- MICROPOST 


DY228479030BR - Historico do Objeto 


O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no 


caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega. 


Data Local 

2 ©. бу | и а " кар У | 

E я АС COLARES - Colares/PA 

2019-02-19 CTCE BELEM - BELEMIPA — 

18:50 Encaminhado para AC COLARES - Col: 
AGF DUQUE DE CAXIAS - 

ја BELEM PA 

09:30 ааны етн 
Encaminhado para CTCE ВЕ ЕМ 

-1019-02-18 AGF DUQUE DE CAXIAS- 


10 BELEM-PA 


http://sro.micropost.com.br/consulta.php?objetos=DY 228479030BR 


1/1 


Бона ће а eres 
Desenvolvimento Urbano о o vt = 
e Obras Públicas 


TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 


Ao dia 16/04/2019, procedi ás juntadas aos autos deste 
processo, cujos documentos estáo protocolados sob o n° 2019/125584, quais 
passam a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, lavrei o 


presente termo, que vai por mim assinado. 


Belém, 16 de Abril de 2019. 


Felipe R. Cardoso 
TGP/ Contador n°. PA- 020665/0-4 


Н E j 


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ К. 


PROTOCOLO 


DOCUMENTO 
Data Т Матего 


Data Número do Protocolo 


21/03/2019 2019/125584 


Espécie 


11/03/2019 029/2019 


OFÍCIO 


Procedência: Entidade Externa 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


Interessado: 


= k= 


SubAssunto: 


Complemento: REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 91/2018 - CONSTRUÇÃO DO 
` PALCO E QUISOSQUES DA ORLA DE COLARES/PA. 


Anexos: 


MOVIMENTO DO PROCESSO 
Andamento Andamento 


SEDOP - PROTO - SHO1 21/03/2019 


Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.835.939/0001-90 


Ofício n° 29/2019-GAB 
Colares — Pará, 11 де março de 2019. 
A 
SEDOP 
MD. Secretário 
Dr. Ruy Cabral 


Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1º parcela corrigida do Convênio 


nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares — 
Colares — PA. 


Senhor secretário. 


Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da 
prestação de contas da 1º parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo: 


1. Portaria de nomeação dos fiscais do contrato; 

2. Recibos; 

3. Boletins de medições e relatórios fotográficos; 

4. Anexos da prestação de conta, modelos TCE; 

5. Termo de compromisso de guarda dos documentos contábeis; 

6. Comprovante de devolução do recurso não aplicado; 

Desde já agradecemos vossa atenção. 
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RECIBO 


R$ 81.400,00 


Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares — PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 
05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a 
importância de R$ 81.400,00 (oitenta e um mil e quatrocentos reais) , referente ao 
pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na 
Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme 
Tomada de Preço nº 01/2018 — PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 
091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 76 e demais 
documentos em anexo. 


Período do boletim de medição nº 02 24/08/2018 a 24/09/2018 


Segue abaixo dados bancários: 


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA 
CONTA CORRENTE: 855-7 


Dando plena e total quitação deste. 


«у 
Ananindeua-PA, AY / So A лл] RO 


а al Мы, (2/7 Ж ЛА 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI— EPP 
CNPJ: 14.407.626/0001-21 
EMANUEL ALMEIDA VIDAL 


VIDAL CONSTRUTORA 


VIDAL CONSTRUTORA EIRELI-EPP . CNPJ: 14.407.626/0001-21. Telefone: (91) 4107-2810 
Rua Dois de Junho, nº 01, Alameda Nova Jerusalém, Loja 12, bairro Águas Brancas. 
Ananindeua-PA, CEP. 67.033-215. 


NE 
VIDAL 


RECIBO 


R$ 30.000,00 


Recebemos da Prefeitura Municipa! de Colares — PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 
05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a 
importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) , referente ao pagamento de serviços de 
engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro 
Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 
— PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato 
Administrativo nº 76/2018-PCM, NF nº 69 e demais documentos em anexo. 


Período do boletim de medição nº 01 26/07/2018 a 23/08/2018 


Segue abaixo dados bancários: 


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 3229 BR АМАММРЕЈА 
CONTA CORRENTE: 855-7 


Dando plena e total quitação deste. 


Ananindeua-PA, 24 / AA 2918 


a Дана as BI 
Za | Muelo Ќо 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI— EPP 
CNPJ: 14.407.626/0001-21 


EMANUEL ALMEIDA VIDAL 
CPF: 017.468.452-52 
VIDAL CONSTRUTORA 
CNPJ: 14.407.626/0001-24 


VIDAL CONSTRUTORA EIRELI-EPP . CNPJ: 14.407.626/0001-21. Telefone: (91) 4107-2810 
Rua Dois de Junho, n° 01, Alameda Nova Jerusalém, Loja 12, bairro Águas Brancas. 
Ananindeua-PA, CEP. 67.033-215. 


E 
VIDAL 


RECIBO 


Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares — PMC, inscrita no CNPJ/MF n° 
05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a 
importáncia de RŠ 0,03 (trës centavos) , referente ao pagamento de serviços de 
engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro 
Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço n° 01/2018 
— РМС, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato 
Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 84 e demais documentos em anexo. 


Período do boletim de medição nº 04 11/10/2018 a 01/11/2018 


Segue abaixo dados bancários: 


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA 
CONTA CORRENTE: 855-7 


Dando plena e total quitação deste. 


Ananindeua-PA, 05 f Mere fpg DONS. 


радый Ala hbi AAN 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI- EPP 
CNPJ: 14.407.626/0001-21 


EMANUEL ALMEIDA VIDAL 
CPF: 017.468.452-52 
VIDAL CONSTRUTORA 
CNPJ: 14.407.626/0001-21 


VIDAL CONSTRUTORA EIRELI-EPP . CNPJ: 14.407.626/0001-21. Telefone: (91) 4107-2810 
Rua Dois de Junho, nº 01, Alameda Nova Jerusalém, Loja 12, bairro Águas Brancas. 
Ananindeua-PA, CEP. 67.033-215. 


Зары 


4222 


VIDAL 


RECIBO 
R$ 31.352,20 


Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares — PMC, inscrita no CNPJ/MF n° 
05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a 
importância de R$ 31.352,20 (Trinta е Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e 
Vinte Centavos) , referente ao pagamento de servicos de engenharia executados na 
ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, 
Estado do Pará, conforme Tomada de Preco n° 01/2018 — PMC, processo n° 
034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio n° 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 
69/2018-PCM, NF nº 82 e demais documentos em anexo. 


Período do boletim de medição nº 03 25/09/2018 a 10/10/2018 


Segue abaixo dados bancários: 


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA 
CONTA CORRENTE: 855-7 


Dando plena e total quitação deste. 


Ananindeua-PA, 11) ey ба / POLI 


VIDAL CONSTRUTORA EIRELi- ЕРЕ 
СМРЈ: 14.407.626/0001-21 


EMANUEL ALMEIDA VIDAL 
CPF: 017.468.452-52 
VIDAL CONSTRUTORA 
CNPJ: 14.407.62610001-21 


VIDAL CONSTRUTORA EIRELI-EPP . CNPJ: 14.407.626/0001-21. Telefone: (91) 4107-2810 
Rua Dois de Junho, n° 01, Alameda Nova Jerusalém, Loja 12, bairro Águas Brancas. 
Ananindeua-PA, СЕР. 67.033-215. 


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e į 


Competência ! 23/8/2018 


| No. da NFS-e substitui 


Н 
| 
| Local da Prestação | COLARES - PA 


Prestador de Serviço 


| VIDAL CONSTRUTORA EIREL! 


25574 


| Municipio | ANANINDEUA - PA 


1 - ÁGUAS SRANCAS CEP: 67033-215 


T 
Telefone | 
l 


Tomador Је Servico 


e-mail 


Discriminação do Serviço 


LARES. 


Código do Serviço / Atividade 


7.01 é 711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA 


Matata m aa mundo manta РГ 


== £ БА ~ 
ЗИМИ ае O ча ыш! писао wivi 


Tributos Federais 


RAS | тоо | іме | 252000 | сцэ | 
| Outras Informações | Cáiculo do ISSQN devido no Municipio 
і Natureza Operacio | Valor do Serviço RS ! 89.002,02 


( Deduções Permitidas em Lei 


Regime Especia! Tributação  :(-) Desconto incondicionaco 


Base de Cálculo 


ссе Ossšo Simples Nacional | p9 Айшоа Y | 


“ESOM а Reter 


а) Valor do ISSQN RS I 4.050,08 


Sor do Serviço. 
EUA gintes.com.or com а utilização ас Código de Verificação. 


AS 


USTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
GABINETE DO PREFEITO 


PORTARIA Nº 015, DE 10 DE JANEIRO DE 2018. 


O Prefeito Municipal de Colares - listado do Pará, no uso das suas atribuições 
que lhes são conferidas pelo Artigo 98, Inciso 1, da Lei Orgánica do Município de 
Colares. 


RESOLVE: 


Art. 1º - NOMEAR о senhor CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS 
FILHO, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de 
Identidade nº 150 276 782 -9 CREA/PA e do CPE nº 598.454,202-82 с 
KLINSMANN PATRICK SOUSA DA SILVA, brasileiro, paraense, casado, 
portador da Cédula de Identidade nº 6803580 SSP/PA с do CPE nº 028.839.892- 
29, para exercerem a função de FISCAL do convênio nº 091/2018, que trata da 
construção do palco с quiosques na orla de Colares. 


Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 


Art 8° - Dê-se ciência, Registra-se, publica-se, e cumpra-se. 


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES, ESTADO DO 
PARÁ, em 10 de janeiro de 2018. 


бе. Ыы А 


Prefeito Municipal de Colares 


CNPJ nº 05.835.939/0001-90 - Tv. 15 de novembro s/n – centro - colares = Pará = CEP: 68.785-000 ~ с“ 
mail: prefeituradecolarestógmail com 


Banpará Unidade 39 - VIGIA 


Extrato Conta Corrente 


Unidade: 39 - VIGIA Período: 01/02/2019 até 28/02/2019 
Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI 
Conta: 0005441153 


Data Histórico Num.Doc. Valor Saldo 

Saldo Anterior: 0,00 

27/02/2019 CRED TED 10 1.374,90 1.374,90 

Saldo ( 01/02/2019 a 28/02/2019 ) 0,00 

Saldo Total em 11/03/2019 1.374,90 

Saldo Diponível em 11/03/2019 1.374,90 

Saldo Bloq.24h 0,00 

Saldo bloq.48h 0,00 

Saldo bloq.CNAC 0,00 

Saldo bloq.JUD 0,00 

Б Saldo blog.ADM 0,00 

Valor Limite Cheque Empresarial 0,00 

Valor Disponível Multicred 0,00 

Valor Cheque Empresarial Disponível 0,00 

Taxa Cheque Empresarial 0,00 %а.т. 0,00 %a.a. 

Tributos (IOF) 0,00 % + 0,0000 %a.d. 

Custo Efetivo Total (CET) 0,00 % am. 0,00 %aa. 
Vencimento do Limite 

Juros Cheque Empresarial 0,00 

* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS) 01/04/2019 

IOF Cheque Empresarial 0,00 

* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS) 01/04/2019 

Dias de uso do Cheque Empresarial 0 


Pp 


(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior. 


SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, 
BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br 


Usuário E37141 Data hora da emissão 11/03/2019 16:10:18 Página 1 de 1 


t 
е Emissáo de comprovantes 
Governo 


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO = 13.24.03 
2580102580 SEGUNDA VIA 0002 


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
COMPROVANTE DE 
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 
CLIENTE: PM COLARES TRIBUTOS MUNIC 
AGENCIA: 2580-1 CONTA: 24.266-7 


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 
REMETENTE : PM COLARES TRIBUTOS MUNIC 
BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. 
AGENCIA: 0039-6 - VIGIA 

CONTA: 544.115-3 


FAVORECIDO: MUNICIPIO DE COLARES 

CPF/CNPJ: 05.835.939/0001-90 

VALOR: R$ 1.374,90 
DEBITO EM: 27/02/2019 


DOCUMENTO: 022703 
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AA.1F1.793.27E.4F2 


Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA. 


бром воље be Devoluta) DO 


Ў оро NÃO APLcaDo . 


Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.835.939/0001-90 


TERMO DE COMPROMISSO E GUARDA 
DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS 


PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares — Pará 
CNPJ: 05.835.939/00001-90 
Exercício: 2018 


Declaro o compromisso de guardar todos os documentos contábeis do 
objeto do convênio nº 91/2018, referente a Construção do Palco e Quiosques da Orla de 
Colares — Colares — PA, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares. 


Colares — Pará, 11 de margo de 2019. 


Franciscd Pedro Aranha de Oliveira 
Prefeito Municipal 


Rua Dr. Justo Chermont s/nº - Centro — Colares — Pará — CEP: 68785-000 
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1 - Quiosque 1 com reboco e emboco 


2 - Quiosque 2 com reboco e emboço 
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1 - Instalações hidro-sanitárias do Quiosque 1 em execução 
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3 - Piso em concreto do palco executado 


4 - Alvenaria chapiscadas do palco 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


Convênio nº 91/2018 — Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques 


4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ORLA DE COLARES - 01/11/2018 


1- Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 1 em execução 


2- Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 2 em execução 


ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 


3 - Laje concluída e Instalacóes elétricas do palco em execucáo 


ENHEIRO CIVIL 
AIPA 150278372-9 


CPF: 017.468.452-52 
VIDAL CONSTRUTORA 
CNPJ: 14.407.626/0001-21 
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Ofício nº 949/2019-COPC/DIPLA/GAB Belém, 23 de maio de 2019. 


Excelentíssimo Senhor 0 


Francisco Pedro Aranha de Oliveira SEDOP а DO РАВА 
Š n - овста(ап. 

Prefeito Municipal de Colares Desenvolvimento үл Pelado de 

Rua Dr Justo Chermont, s/n° - Centro — 8 Obras Públicas 

CEP: 68.785-000 — Colares-Pará NR рэс) 
22 CAIG ў 

Ref.: Convênio n° 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é “С быце do Palco е, 

Quiosques da Orla”. Protodolista 


Assunto: Pendéncias da Prestacáo de Contas 1? parcela. 


Senhor Prefeito, 


Reiteramos o Ofício nº 657/2019 referente às pendências da Prestação de 
Contas, correspondente a 13 Parcela do convênio nº 091/2018, cujo objeto é 
“Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares”, Estado do Pará. E 
encaminhar os documentos abaixo relacionados: 

» A Conciliação Bancária devidamente assinada e carimbada pelo Prefeito e 
Contador; 

= O Relatório de Cumprimento do Objeto devidamente assinado e carimbado 
pelo Prefeito e Fiscal da Obra; 

» As guias de recolhimento e comprovante de pagamento dos Impostos IR e 
INSS, sobre as Notas Fiscais nº 69, n° 76, n° 82 e nº 84. 

> Retificar o Relatório de Execução Física — Financeiro, informando о 
percentual físico da obra aferido nesta parcela. 

Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências 
acima, em um prazo máximo de e dias úteis a partir do recebimento do 


presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2º parcela. 


\ 


Сепо de sua atencáo, súbsci М moinos, Ў ди 

£ | -\ äi La У o RA 
. / ү ААА 1 
Cordialmente, "i E dad 
Y е «14 
ct 
Eng.º Civil Вепеаҝ RUY Sântos CABRAL й 
РА 
Secretário de Estado de Оеѕепувїуітепїо Urbano e Obras públicas 
Qs , 
Travessa до Chacom-21588 — Marco, Belém/Pa — СЕР:66093-410 С ў невай” 
Telefone: 3183-0004-3183-0003-3183-0031 peor 


Secretaria 
мо Do 


Desenvolvimento Urbano sovr 
e Obras Públicas > ¿ç > À 
ЕРА FC A 


TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 


Ao dia 19/06/2019, procedi às juntadas aos autos deste 


processo, cujos documentos estáo protocolados sob o número 2019/258452, qual 
passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente 


termo, que vai por mim assinado. 


Belém, 19 de junho de 2019. 
а 
LA 

elipe R. Cardoso 
TGP/ Contador nº. PA- 020665/0-4 


N PEERS À 
Pa jema | ó ] 
Y GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ — 


DOCUMENTO PROTOCOLO 


Espécie Número Data Número do Protocolo 


oficio 095/2019 31/05/2019 2019/258452 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CONTRATOS E CONVÊNIOS 


Complemento: REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1º PARCELA DO CONVENIO Nº 091/2018 - CONSTRUÇÃO 
P | DO PALCO E QUIOSQUES РА ORLA DE COLARES/PA. 


MOVIMENTO DO PROCESSO 


Andamento Andamento 


SEDOP - PROTO - SH01 31/05/2019 


7 À a 
| Dí ex € ou jos 


Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
CNPJ: 05.835.939/0001-90 


Ойсіо n° 95/2019-GAB 


Colares — Pará, 14 de maio de 2019. 
A 


SEDOP 
MD. Secretário 
Dr. Ruy Cabral 


Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1º parcela corrigida do Convênio 


nº 91/2018, cujo objeto é a Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares — 
Colares — PA. 


Senhor secretário. 


Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da 
prestação de contas da 1º parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo: 


Conciliação bancária; 

Relatório de cumprimento do objeto; 

As guias e comprovantes de pagamentos do IR e INSS; 
Relatório de execução físico-financeiro; 


ВБ 


Бом SO ESTABO DO PARA 


Desde já agradecemos vossa atenção. SEDOP Secretaria de estago ве 


Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas 


м2012 | 254 5 2. 


Prefeito Municipal 


Reeelo pas 
(2:46 hs. 
Pototo 


Rua Dr. Justo Chermont s/nº - Centro — Colares — Pará – CEP: 68785-000 е 
Ana Cia, 
& 


ESTADO DO PARÁ iFol 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES | 


Conciliação Bancária 


Executor Fonte do Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES Convênio 


Conta Corrente nº 5441 Agência 
Banpará 39 


Convênio nº 


91-2018/ SEDOP 


26/06/2018 à 30/11/2018 
Valor (-) 


.Saldo bancário, conforme extrato em 30/11/2018 
«Saldo constante do Balancete Financeiro, mesma data R$0,00 
-Outros lançamentos em suspenso (aplicação/rendimt.) 


Valores debitados e não contabilizados (débitos indev.) 


Valores creditados e não contabilizados 


Depósito efetuado e não creditado pelo Banco 


Valores de documentos emitidos e que não constam do 
extrato fornecido pelo Banco ( cheques em trânsito ) : 
Cheque/Ordem bancária Nº 
Cheque/Ordem bancária Nº 
Cheque/Ordem bancária Nº 


- R$ 


R$ 1.374,90 


COLARES - PA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018 


Unidade Executora - Assinatura 


ш Z + Й. ka 
NCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 


PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA 


Responsável pela ехесисао - Assinatura 


ра» í Da 


` MARIA RODRIGUES BARBOSA - CONTADORA PMC 


CRCIPA 016570/0-2 


ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta corrente, da conta poupanca ou da conta de aplicacáo financeira, 
abrangendo o período acima referido. 


¡Folha 
Estado do Pará і 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES «o 


CNPJ: 05.835.939/0001-90 


RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 
CONVÊNIO Nº 91/2018 VIGÊNCIA: 26/06/2018 a 24/06/2019 
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Colares PA СМРЈ 05.835.939/0001-90 
RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA СРЕ: 252.311.972-20 
OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES 


JUSTIFICATIVA: Após completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos à obra, ficou 
constatado que os serviços foram parcialmente executados e estão de acordo com o valor da 
parcela pactuada com a SEDOP, os serviços foram executados em total consonância com o 
estabelecido em contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual, 
lavramos o presente Termo, com o qual damos mutua, plena e geral quitação dos serviços 
relativos a 1ºparcela do convênio. 


DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS: 


Serviços Preliminares: (54,90% Executado); Movimento de terra (100,00% executado), 
Fundação e estrutura: (95,52% Executado); Paredes/painéis: (18,62% Executado); Cobertura: 
(34,47% Executado); Esquadrias/Ferragens/Vidros: (0,00% Executado); Rodapé/soleiras/peitoris 
(0,00% Executado); Piso: (13,00% Executado); Pintura: (0,00% Executado); Instalações 
Elétricas: (0,00% Executado); Instalações  Hidrosanitária: (0,00% Executado); 
Aparelhos/Louças/Metais: (0,00% Executado); Instalações de proteção e combate a incêndio: 
(0,00% Executado); Serralheria/diversos: (0,00% Executado); Limpeza Final de Obra: (0,00% 
Executado). 


OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS: 


Desta forma, declaro que o objeto do Convênio em referência foi parcialmente cumprido, 
conforme a parcela de convênio pactuada, demonstrado na documentação subsequente, 
comprometendo-me pela guarda de toda a documentação do instrumento em boa ordem, pelo 
prazo de dez anos a contar da data de aprovação desta prestação de contas. 


Colares — PA, 06 de maio de 2019. 


2/1 
Сашей Z hh £ Z а Cesar там Medeiros Canelas Filho 
1 


< Prefeito Municipal Eng? Civil Fiscal da Obra 
CREA/PA 150276372-9 


e 


COPC 


Estado do Pará 


Prefeitura Municipal de Colares 


PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO No, 91/2018 
RELATORIO DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA 


Nome do Órgão ou Entidade: 
Prefeitura Municipal de Colares 


CONVÊNIO Nº: 91/2018 


Parcela: 01 
CNPJ: 05.835.939/0001-90 
EXECUÇÃO FÍSICA 
Meta Etapa/ Descrição Unid. Físico 
Fase 
No Período (%) Acumulado (%) 
Programado Executado Programado Executado 

1 1 Serviços preliminares Und 100,00% 54,90% 100,00% 54,90% 
2 Movimento de Terra M3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
3 Fundações/Estruturas M3 100,00% 95,52% 100,00% 95,52% 
4 Paredes/Painéis M2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
5 Revestimentos M2 100,00% 18,62% 100,00% 18,62% 
6 Cobertura M2 100,00% 34,47% 100,00% 34,47% 
7 Esquadrias/Ferragens/Vidros Und 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
8 Rodapé/soleira/peitoril M 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
9 Pisos M2 100,00% 13,00% 100,00% 13,00% 
10 Pinturas M2 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
11 Instalacóes elétricas Und 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
12 Instalações hidro-sanitárias Und 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
13 Aparelhos, Louças e metais Und 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
14 Inst. De Prot. e combate a Inc. Und 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
15 Serralheria/diversos Und 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
16 Limpeza M2 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 


ДА 


EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$) 


Receita Despesa Saldo 
Concedente | Executor | Outros/ | Concedente | Executor | Outro | Concedente Executor Outros/ Subtotal 
Aplic. s/ Aplic. Financ 
Financ Aplic. 
Еіпапс 
R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 0,00 0,00 R$ 1.374,90 R$ 1.374,90 
175.000,00 | 17.752,23 | 1.374,90 175.000,00 | 17.752,23 


R$ 1.374,90 


TOTAL 


Colares — PA, 08 de abril de 2019 


/ 


Й. 
Ji 
Cesar Eduard ШҮ Filho А е dige 


Eng’ Civil — C ЕА/РА 150273372-9 Prefeito Municipal de Colares 
Responsável pela Execução Titular do Orgão/Entidade 


| ИН “estuque Galo qo 
Maria Rodrigues Barbosa 
Contadora PMC 

CRC/PA 016570/0-2 


30/05/2019 


CAIXA 


Inte-Rnet B an-king----CAIXA 


Comprovante de agendamento de Guia da Previdéncia Social 


Via Internet Banking CAIXA 


Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001 


Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP 


Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 


Al Évedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 

inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que 

resultar inferior deverá ser adicionada á contribuicáo ou importáncia 

correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 
ou superior ao valor mínimo fixado. 


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - [[03- CÓDIGO DE Г. 2208 
| PAGAMENTO 
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS = 
Fazenda 04- COMPETÊNCIA 03/2019 | 
ТТТ GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05- IDENTIFICADOR [512442111072 
01- NOME OU RAZÁO SOCIAL/ENDERECO/FONE __|[06- VALOR DO INSS 417,41 
PALCO E QUIOSQUE ORLA ya ] 
RUA ROSARIO S/N == 
91-41072810 08- 
02- VENCIMENTO 09- VALOR DE OUTRAS 82,07 
(Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES 
~ | 
[10- ATM/MULTA E 70,92 
ATENCAO JUROS 


11- VALOR TOTAL 


570,40 


Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES 


Data/hora da operação: 30/05/2019 10:14:56 


Código da operação: 15001621 


Chave de segurança: 


CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES 
OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A 


TRANSAÇÃO. 


12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
CEFIC 31052019 322900300000855 15001621 


ONWYWOF5251GEMF8 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
—Ouvidoria: 0800 725 7474 
elp Desk CAIXA: 0800 726 0104 


httns"/internetbankina .caixa.aovbr/SIIBC/imprime арэ aad.processa 


11 


Jia CONTA 


Tua 


N [3 - CÓDIGO DE 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 


INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP 


PAGAMENTO 2208 | 
Y дай 
4 - COMPETÊNCIA 03/2019 | СОРС 


GUIA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - GPS 


с resu! 


ә] 
5 - IDENTIFICADOR | 51.244.21110/7.2 | ; 
Ў |6 - VALOR DO INSS 417,41 | `x, r 
OSQUES DA ORLA DE COLARES | 
SARIO S/N | 3 
s- 
о |0 - VALOR OUTRAS 
А | 
31/05/2019 DADES 82,07 
de valor infriorao [10 - ATM/MULTA E 
P 70,92 


; lor inferior deverá ser 
nos meses subsequentes, até que o 


11 - TOTAL 


) DE 


ERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 


PREVIDÊNCIA SOÇIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 


5 - IDENTIFICADOR 
= ==, 
1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDERECO 
СЕ! 51.244.21110/7.2 

PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 
RUA ROSARIO S/N 


COLARES PA 
ICEP 68785-000 


PAGAMENTO | 


k - COMPETÊNCIA 


| 


2208 


03/2019 


51.244.21110/7.2 


а à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o 
superior ao valor minimo fixado. 


11 - TOTAL 
| 


A | 


82,67] 


Do OC 
70,92 


570,40 


= | 
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 


А 


¿erro DA FAZENDA - MP И DATA: 08/04/2019 


4 ада 
МЕ скі? - SFIR 6740 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) * HORA: 14:29:13 
fo Ў \ 5% PÁG : 0006 
O. COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS 
О q TOMADOR 
O < . Nº ARQUIVO: OvyvxDluglY0000-2 
EMPRESA? утім, CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
comp: 03/2019 COD REC: 155 сор GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: OA0zdXHXdNo0000-8 INSCRIÇÃO: 512442111072 
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA е UF: РА СЕР: 67113-330 TELEFONE: 009141072810 СМАЕ: 4120100 
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 719 TOTAL 
SEGURADO 
Empregados /Avulsos 113,19 0,00 0,00 0,00 113,19 
contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 
Empregados /Avulsos 283,00 0,00 0,00 0,00 283,00 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAT 21,22 0,00 0,00 0,00 21,22 
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Retengáo Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR А RECOLHER - PREVIDÉNCIA SOCIAL 417,41 0,00 0,00 0,00 417,41 
OTRAS ENTIDADES — — AN. ва“ TN TN ga ee 
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 82,07 0,00 0,00 0,00 82,07 
TOTAL A RECOLHER 499, 48 0,00 0,00 0,00 499, 48 


(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. 

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 


AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 


ISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 


MINISTÉRIO "A FAZENDA - MF 


DATA: 08/04/2019 


P - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABEL 36.0 (18/01/2017) HORA: 14:29:13 
E Y : | PÁG : 0006/0010 
£ = "RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET : 
Es я 858700000138 848101801900 409627203816 440762600017 
Ó E 
2 š 
и Nº ARQUIVO:  OvyvxDluglY0000-2 
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14,407.626/0001-21 Nº CONTROLE: EdqglWtXea00000-9 
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 КАР: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 03/2019 
TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: OA0zdXHXdNo0000-8 
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF 
DO MARIO COVAS 615 COQUETRO ANANINDEUA 67113330 PA 
MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS е à Previdência 
VALORES PREVIDÊNCIA ' VALORES FGTS - 8% 
REM SEM 13° SALÁRIO 1.046,41 i REM SEM 13° SALÁRIO 0,00 
REM BASE CALC 13° SAL 368,61 ' REM 13° SALÁRIO 0,00 
' DEPÓSITO 0,00 
' ENCARGOS FGTS 0,00 
; CONTRIB SOCIAL 0,00 
Н ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 
TOTAL TRABALHADORES 1 і TOTAL TRABALHADORES 0 
TOTAIS DO TOMADOR 
VALORES PREVIDÉNCIA . VALORES FGTS - 8% 
REM SEM 13° SALÁRIO 1.046,41 ' REM SEM 13° SALÁRIO 0,00 
REM BASE CALC 13° SAL 368, 61 ! REM 13º SALÁRIO 0,00 
CONTR SEGURADOS DEVIDA 113,19 i DEPÓSITO 0,00 
VAL DEVIDO PREV SOC 499; 48 ' ENCARGOS FGTS 0,00 
' CONTRIB SOCIAL 0,00 
' ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 
TOTAL TRABALHADORES 1 ' TOTAL TRABALHADORES 0 


30/05/2019 І nteRnet..Ban па CAIXA 


CAIXA 

SA 

Comprovante de agendamento de Guia da Previdéncia Social 
Via Internet Banking CAIXA 


Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001 iomal (q ` 
Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP Н 


Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 ve: 


e. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ||03- CÓDIGO DE 2208 
[g Ministério MPAS PAGAMENTO 
“da INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS = 
¡Fazenda | 04- СОМРЕТЕМСТА 02/2019 
AAA GUIA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - GPS 05- IDENTIFICADOR 512442111072 
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDERECO/FONE 06- VALOR DO INSS 434,95 
PALCO E QUIOSQUES ORLA ая 
RUA ROSARIO S/N oz =i 
91-41072810 _1108- 
=== 
02- VENCIMENTO 09- VALOR DE OUTRAS 85,52 
(Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES 
K 10- ATM/MULTA E 112,00 
ATENCÁO au 
АЎ É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que 
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância IA. VALOR TOTAL | 
correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 11- VALOR TOTAL 632,47 
ou superior ao valor mínimo fixado. 
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
CEFIC 31052019 322900300000855 15001685 


Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES 


Data/hora da operação: 30/05/2019 10:18:13 


Código da operação: 15001685 


Chave de segurança: 7KEXVG61124FPKK4 


CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO _МА DATA AGENDADA E VERIFIQUE А EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES 
OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A 
TRANSAÇÃO. 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
„Ouvidoria: 0800 725 7474 

'еір Desk CAIXA: 0800 726 0104 


hitns:/internetbankina .caixa.aovbr/SIIBC/imprime арз agd.processa 111 


| | para: 06/03/2019 
S Wa чын (18/01/2017) НОВА: 14:44:52 
РАС : 0005 


| COMPROVANTE DE DECLARAÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS 
ў | TOMADOR 


N° ARQUIVO: EGerlzofvil0000-0 


ү 
EMPRESA; VIDAL А LTDA У INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP: 02/2019 COD REC: 155 сор GPS: 2208 ЕРАб: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 3,0 ЕАР: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4 INSCRIÇÃO: WALL LOTE 
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: РА CEP: 67113-330 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400 
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 507 620 744 719 аав IA 
SEGURADO 
Empregados/Avulsos 117,95 0,00 0,00 0,00 117,95 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 
Empregados/Avulsos 294,89 0,00 0,00 0,00 294,89 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAT 22:11 0,00 0,00 0,00 22,11 
ВАТ - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 
Valores Págos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comercializagáo Produgáo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Сотрепзасао 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - PREVIDÉNCIA SOCIAL 434,95 0,00 0,00 0,00 434,95 
КЕ ЕДЫ на таси ЕЕ" 85,52 о 000 0,00 0,00 85,52 
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 85,52 0,00 0,00 0,00 ОЕ ИИ 
TOTAL А RECOLHER 520,47 0,00 0,00 0,00 520,47 


(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. 

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (5) PASSÍVEL (15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE А QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDAr 
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 


( í 


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE : MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF ; DATA: 06/03/ 
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0' (18/01/2017) . HOR. 14:44:52 
; e PÁG : 0014/0028 


RELAÇÃO- DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFTP 
“RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA 
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 
858200000260 008201801901 307626200810 440762600017 


Nº ARQUIVO: EGerlzOfVil10000-0 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP; 02/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 КАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES N° DE CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4 INSCRIÇÃO: 512442111072 
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330 CNAE: 4120400 
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC 
01 4; 1.474,49 0,00 1.474,49 0,00 


TOTAIS: 1 1.474,49 0,00 1.474,49 0,00 


TABE 


01/2017) 


RELAÇÃO DE 'POMADOR/OBRA ~ КЕТ . 


14:44 


858200000260 008201801901 307626200810 440762600017 


Nº ARQUIVO:  EGerlz0fVil0000-0 
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: ANKMImR£a500000-0 
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ КАТ: 3,0 ЕАР: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2019 
TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4 
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF 
DO MARIO COVAS 615 COQUEIRO ANANINDEUA 67113330 PA 


VALORES PREVIDÊNCIA 


REM SEM 13º SALÁRIO 1.474,49 
REM BASE CALC 13º SAL 0,00 
TOTAL TRABALHADORES 1 


REM SEM 13º SALÁRIO 
REM 13º SALÁRIO 
DEPÓSITO 

ENCARGOS FGTS 
CONTRIB SOCIAL 
ENCARGOS CONTRIB SOC 
TOTAL TRABALHADORES 


VALORES FGTS - 8% 


1.474,49 
0,00 
117,96 
0,00 
0,00 
0,00 


VALORES PREVIDÉNCIA 


REM SEM 13% SALÁRIO 1.474,49 
REM BASE CALC 139 SAL 0,00 
CONTR SEGURADOS DEVIDA 117,95 
VAL DEVIDO PREV SOC 520, 47 
TOTAL TRABALHADORES 1 


н REM SEM 13° SALÁRIO 
| REM 139 SALÁRIO 

i DEPÓSITO 

ENCARGOS FGTS 
CONTRIB SOCIAL 
ENCARGOS CONTRIB SOC 


Н TOTAL TRABALHADORES 


VALORES FGTS - 8% 


1.474,49 
0,00 
117,96 
0,00 
0,00 
0,00 


30/05/2019 internet Bank ng...CAIXA 


CAIXA 


Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social 


Via Internet Banking CAIXA 
Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001 


Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP 
Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 


o, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ||03- CÓDIGO DE 2208 
PAGAMENTO 
da INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS = 
Fazenda | [04- COMPETÉNCIA ] 01/2019 
ii GUIA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - GPS 05- IDENTIFICADOR 512442111072 
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDERECO/FONE 06- VALOR DO INSS 527,70 | 
PALCO E QUIOSQUES ORLA дз; 3 J 
RUA ROSARIO S/N 
91-41072810 08- ] 


02- VENCIMENTO 09- VALOR DE OUTRAS 100,35 
(Uso Exclusivo INSS) ENTIDADES 
Á 10- ATM/MULTA E 138,10 
ATENCÁO pad , 


А É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 


inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que 
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância 11- VALOR TOTAL 766,15 


correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 

ou superior ao valor mínimo fixado. 
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
CEFIC 31052019 322900300000855 15001750 


Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES 
Data/hora da operação: 30/05/2019 10:21:04 


Código da operação: 15001750 


Chave de segurança: LKPLVIYP4HLJKOE7 


CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES 
OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A 
TRANSAÇÃO. 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
—uvidoria: 0800 725 7474 
гір Desk CAIXA: 0800 726 0104 


htne-/internethankina caixa aovhr/SIIBC/imorime aos аса огосеѕѕа 11 


3 - CÓDIGO DE 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2208 
$ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
- SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP || - COMPETÊNCIA || 02/2019 
| ч 


PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -CPS |, рЕКПИСАООВ 51.244.21110/7.2 | сав. 


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 


[сы 51.244.21110/7.2 k- VALOR DO INSS 434,95 
[PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 


{ОА ROSARIO S/N 7- 

|| 

[GoLARES PA lg- 

СЕР 65785-000 РА 
: кН Бе 31/05/2019 ¡E БАБ 85,52 


ENTIDADES > 

10 - ATM/MULTA E / 
sor JUROS Y dd 

11- TOTAI 632,4 

|| 


> | АСТЕМТІСАСАО BANCARIA 


Р А [3 - CÓDIGO DE 2208 | 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS PAGAMENTO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 4 - COMPETÊNCIA 02/2019 


| PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR | 51.244.21110/7.2 
| — aaaxx<+<w.sxX<çsÀÜx.]Qc 
6 - VALOR DO !NSS 


- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 
СЕ! 51.244.21110/7.2 

[PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 
¡¡RUA ROSARIO S/N 


COLARES PA 


CEP 68785-000 ~ 


AENTO * o. el 
add 31/05/2019 | | 85,521 
— 


10 - ATM/MULTA E 112,00 


|| 


pulado em resolu 


i à contribuição ou importância er nos meses cies até que ој зя ў 
t yu igual ou superior ao valor minimo fixado. |! 1-ТОТА1. 632,47. 


| | гс ICAÇÃO BANCÁRIA? 


2 Via CONTRIBUINTE 


2 
| 


onto С” => 


MINISTÉRIO DA FAZENDA - МЕ | 
SECRETARIA DA ВЕСЕТТА FEDERAL DO BRASIL - RFB 


із 
і 


GUIA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - GPS 


SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208 
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 01/2019 
VIDAL CONSTRUTORA LTDA 
DO MARIO COVAS 615 
5 - IDENTIFICADOR 512442111072 
COQUEIRO 67113-330 
ANANINDEUA e PA 
(0091) 41072810 6 - VALOR DO INSS(+) . COPC 427,70 
olha ASA 
2 - VENCIMENTO 1 = Ж 
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 - š 
€ = 
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 100,35 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO А 
h 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
_VERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS /MULTA/ (+) 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
11 - VALOR ARRECADADO 628,05 


SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 


______———— _——-_— 


ПИ уму 


MINISTÉRIO DA FAZENDA - МЕ 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - ВЕВ 


_-—_–—–—__ 5 


SEFIP8.40 ТАВ.36.0 DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40 


1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO 


VIDAL CONSTRUTORA LTDA 
DO MARIO COVAS 615 
— 
¿¡QUEIRO 
ANANINDEUA 
(0091) 41072810 


67113-330 


РА. 


2 - VENCIMENTO 
(USO EXCLUSIVO INSS) 


ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 


__  ————--—-— 


12 - AUTENTICACÁO MECÁNICA 
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 


GUIA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - GPS 


и 


[WWW ————————— 


AA amei 


3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208 
A 
4 - COMPETÉNCIA 01/2019 
5 - IDENTIFICADOR 512442111072 
6 - VALOR DO INSS (+) 527,70 
7- 

8 - 

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 100,35 
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 

JUROS/MULTA/ (+) 
11 - VALOR ARRECADADO 628,05 


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 


SPTÉRIO DA FAZENDA - МЕ У DATA: 01/02/2019 


СберуР 8 “ў (23/11/2017) .. TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 13:17:40 
= fO Estad Ў PÁG : 0005 
0. ` | COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS 
Q w | TOMADOR 
O 5 Ў Nº ARQUIVO: 496] еСр51410000-8 
EMPRESA. VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407. 626/0001-21 
COMP: 01/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 
POMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: DbpTyHtth6U0000-6 INSCRIÇÃO: 512442111072 
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 7 kas BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE : 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330 TELEFONE: 0091-41072810 СМАЕ: 4120400 
APURAÇÃO E A. AA a CR 744 719 TOTAL ___ 
SEGURADO 
Empregados/Avulsos 155,71 0,00 0,00 0,00 155,71 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 
Empregados/Avulsos 346,04 0,00 0,00 0,00 346,04 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAT 25,95 0,00 0,00 0,00 25,95 
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comercializagáo Produgáo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 ё 0, 00 0,00 0,00 0,00 
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Retengáo Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - PREVIDÉNCIA SOCIAL 527,70 0,00 0,00 0,00 527,70 
аа аа Аа із | боо — 0,00 0,00 100, 35 
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 100,35 0,00 0,00 0,00 100,35 Em 
OA Room e qn A A 62 28,05 a 0,00 0,00 628,05 
(9) Os valores de ТЕКШЕ, salário familia/salário-maternidade e compensação demo efetivamente abatidos. 


PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 


A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SE 
ATIVA, MA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 


DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (ЕМ) CRÉDITO(S) РА 
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE А QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/ DÍVIDA, 
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 


AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


| O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 


SÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF ` DATA: 07/02/2019 


С SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 18/01/2017 НОВА: 13:17:40 
pe | t À РАС : 0014/0030 
DS s RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
PASO MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 
O : 
Ó 5 858500000290 784801801902 207625200810 440762600017 
© . 
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP: 01/2019 COD REC:155 СОР GPS: 2208 PPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 
раза Пана ара a PIS/PASEP/CI — — ADMISSÃO САТ OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO сво 
REM SEM 13% SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM 
і BASE CÁL PREV SOCIAL 
т ARO ни 154 08310.4233 e 07152 
1.730,20 0,00 0,00 155,71 138,41 0,00 
A а T O ЊЕ 
1.730,20 0,00 у 0,00 155,71 Бо Ж 0,00 


ФЕЕТО DO TRABALHO E EMPREGO ~ MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 07/02/2019 


L sEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) `. НОВА: 13:17:40 
а” = , È PÁG : 0015/0030 
o < | * RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
ES RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS /OBRA 
O "a MODALIDADE : "BRANCO" “RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 
Ó < 858500000290 784801801902 207625200810 440762600017 
о 


Nº ARQUIVO: J9£jeCcp5141000078 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407. 626/0001-21 


COMP: 01/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 
_ TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES N° DE CONTROLE: DopTyHtth6U0000-6 INSCRIÇÃO: 512442111072 
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330 CNAE: 4120400 
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV soc 
01 1 1.730,20 0,00 1.730,20 0,00 
TOTAIS: 1 1.730,20 0,00 1.730,20 0,00 


STÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 


Я = sEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) . 
ай ЊЕ RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊ! 
Oo TOMADOR р 
ESA 
q 
Os у 
о М 


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 


NCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
E SERVIÇOS/OBRA 


Nº ARQUIVO: J9£3 


DATA: 
HORA: 
PÁG : 


07/02/2019 
13:17:40 
0016/0030 


еср51410000-8 
7.626/0001-21 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA 
COMP: 01/2019 COD REC:155 cop GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:0,50 КАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO Е QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES N° DE CONTROLE : DbppTyHtth6U0000-6 INSCRIÇÃO: 012442111072 
LOGRADOURO: ро MARIO covas 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA ur: PA CEP: 67113-330 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400 
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 628,05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 155,71 
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 
SALÁRIO MATERNIDADE : 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 139 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUCAO PJ: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO — ADIC. 20 ANOS: 0,00 сом PRODUÇÃO PF: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00 
COMPENSAÇÃO | o = Aos AA арна 
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00 
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 308: 0,00 
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) : 
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÉNCIA 
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 
QUANTIDADE : 0 QUANTIDADE: о QUANTIDADE: 0 
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 
Ж O 11: б 12 0 13: 0 14: о J: 0 K: 0 L: 0 М: o Мі: 0 
N2: 0 N3: Ó OÑ: о 02 о 03: o Pl: O P2: o РЗ: о 01: о 02 0 
03: о 04: o 05: о 06 0 R: о 82: O 53: о ul: о 02: о 03 0 
v3: ом: ох: 6 Y o 21: о 22: 0 23: о 24: 0 25: 0 26 0 


31/01/2019 Enternet::Banking САБА 
CAIXA 
PA 
Comprovante de pagamento de Guia da Previdéncia Social 


Via Internet Banking CAIXA 
Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001 


| Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP 
| Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ||оз- CÓDIGO DE | 
MPAS j PAGAMENTO і ! 
| бсЭ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS ¡== || 
|| - 104- COMPETÊNCIA | 12/2018 || 
| “wepescua soca ES + 


GUIA РА PREVIDÉNCIA SOCIAL - GPS [05- IDENTIFICADOR [512442111072 | 


01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 06- VALOR DO INSS q 463,55 | 
PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COL DIE | 
RUA ROSARIO S/N 


| | 
1107- | || 
ў laa 1 $ 
91-41072810 Jos ү || 

1102- VENCIMENTO i [los- VALOR DE OUTRASÍ: 373,23 
|| (Uso Exclusivo INSS) L Е || ENTIDADES ў || 
I Á [10- ATM/MULTA E 30,37 || 
A АТЕМСАО JUROS i 


Š vedada a utilizacáo de GPS para recolhimento de receita de valor 
|| inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que 
H resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância 
| correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 
i ou superior ao valor mínimo fixado. 


H 


12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA| 


CEFIC 31012019 322900300000855 840962 | 
Канна Браво СОБ СЕ Ia aa ça 
Identificação da operação: GPS ORLA COLARES 


Н 
і 


Data/hora da орегасао: 31/01/2013 15:51:03 | 


Código da operacáo: 00840962 


Chave de segurança: VZRXOX7VYC6HCP12 
—- n — MA _ | 


Operagáo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 
` зоа5 com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Auvidoria: 0800 725 7474 

"N Desk CAIXA: 0800 726 0104 


https:/finternetbanking.caixa.g ovbr/SIIBC/imprime gps.processa am 


Ма INSS —2*Via CONTRIBUINTE 


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 


GUIA BA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 
CEI 51.244.21110/7.2 

PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 
RUA ROSARIO S/N 


COLARES PA 
CEP 68785-000 


3 - CÓDIGO DE 
'AGAMENTO 


- COMPETÊNCIA 


2208 


12/2018 


51.244.21110/7,2 | 


31/01/2019 


icionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o 
otal seja igual ou superior ao valor mínimu fixado. 


11 -TOTAL 


AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 


1918-0468 -2'Vla CONTRIBUINTE 


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 
СЕ! 51.244.21110/7.2 
PALCO E QUIQSQUES DA ORLA DE COLARES 


3 - CÓDIGO DE 
PAGAMENTO 
4 - COMPETÊNCIA 


2 - VENCIMENTO 
Uso exclusivo INSS) 31/01/2019 


estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor infrior deverá sér 
icionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseguentes, até que o 
otal seja igual ou superior ao valor minimo fixado. ⁄ 


¡TENCAO:É vodada а utilização de GPS para recolhimento de reccita de valor infrior ao , 


JROS 


30,37 


11 - TOTAL 867,15] 


AUTENTICACAO BANCÁRIA 


TÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 07/01/2019 
- SÉFIB 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 15:35:44 
су РАС : 0006 
5“ COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E А OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS 
a TOMADOR 
0 < Nº ARQUIVO: NFACNQtO08W0000-9 
EMPRESA? VIAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: GiXxWYYQi250000-6 INSCRIÇÃO: 512442111072 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO DL BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400 
APURAÇÃO DO E. оо ma 7775779 TOTAL 
SEGURADO 
Empregados/Avulsos 514,76 0,00 0,00 0,00 514,76 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 
Empregados/Avulsos 1.287,01 0,00 0,00 0,00 1.287,01 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAT 96,52 0,00 0,00 0,00 96,52 
mo» “RAT - Agentes Nocivos tod do 0,00 0,00 mos 0,00 0,00 : 0,00 
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Retenção Lei 9.711/98 1.379,50 0,00 0,00 0,00 1.379,50 
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 55,24 0,00 0,00 0,00 55,24 
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 463,55 0,00 0,00 0,00 463,55 
CE O A ooo A 0000 и 
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 373,23 0,00 0,00 0,00 373,23 
TOTAL A аба 836,19 u 0,00 0,00 0,00 836,78 


A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (ЕМ) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 


( ( 


STÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 


- SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) 
OS RELAÇÃO DOS T 
5 MODALIDADE : 
о 8 


O 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ETRELI 
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 
ORLA DE COLARES 


REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL 


“PIS/PASEP/CI 
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC 


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 


RABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
1-DECLARAÇÃO AO FGTS E А PREVIDÊNCIA 


OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 


“ADMISSÃO CAT OCOR 
CONTRIB SEG DEVIDA 


BASE CÁL PREV SOCIAL 


JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 121.596 
1.284,23 0,01 

TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 238.214 
929,48 0,01 

VICENTE BARROS GOMES 165.562 
auqa 1.189,32 0,01 

ZENILDO SOARES DA SILVA = 123.656 
1.189,34 0,01 

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR ананасы 
4.592,37 0,04 1; 


07.51-9 07/08/2018 01 
614,35 151,87 
59.89-8 08/08/2018 01 
444,65 109, 92 
86.91-6 01/08/2018 01 
444,65 2, 130,71 
44,23-8 01710/2018 01 
339,03 122,26 
842,68 514,76 


INSCRIÇÃO: 
FAP: 0,50 


INSCRIÇÃO: 


0,00 
27/12/2018 
0,00 
27/12/2018 
0,00 
27/12/2018 
0,00 


14,407 


07/01/2019 
: 15:35:44 
0017/0033 


.626/0001-21 


RAT AJUSTADO: 1,50 


514442111072 


STÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 


- SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) 


+ lã RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA 
Я MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÉNCIA 


EMPRESA; VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 
А TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 61 T 
CIDADE: ANANINDEUA 


OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 


BAIRRO: AGUAS BRANCAS 
CEP: 67033-215 


QUANT 


BASE CÁL PREV SOC 


DATA: 07/01/2019 
HORA; 15:35:44 
PÁG : 0018/0033 


N° ARQUIVO: NFACNOt008w0000-9 
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 


FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 
INSCRIÇÃO: 512444111072 
CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CNAE: 


BASE CÁL 13º PREV SOC 


CAT ВЕМОМЕВАСАО SEM 139 REMUNERAÇÃO 13º 
01 4 0,00 0,00 4.592,37 1.842,68 
TOTAIS: 4 aos 0,00 РРА 1598 37 ¿¿e 1.842, 68 


Sn 


STÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 07/01/2019 
HORA: 15:35:44 


- ВЕРИР 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HOR 0015/0033 
4 RESUMO DAS INFORMAÇÕES А PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
O Y TOMADOR DE SERVICOS/OBRA 
0. 
О y 
O < 
© 
Маа Nº ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9 
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP; 12/2018 COD БЕС: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 КАТ AJUSTADO: e 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: GiXxWYYQi2s0000-6 и INSCRIÇÃO: ___ W. а 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF; PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400 
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.216,28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 514,76 
SALÁRIO FAMÍLIA: 55,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 
SALÁRIO MATERNIDADE : 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: preo 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: ЕЛ, 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: Dod 
VALORES РАСОЅ СОР TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: „Ру ч 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDXS PARA O TOMADOR: 0; 
COMPENSAÇÃO | o Е | а 
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 1.00 
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: , 
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 
VALOR INFORMADO: 1.379,50 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.379,50 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: ' 
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL /OCORRÊNCIA 966 
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: a 
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 
H a O 11: 4 12: 0 тз: O 14: оо: 0 к: 0 L: ом: 0 МІ: 0 
N2: O м3: 0 01: 0 02: 0 оз: 0 Pl: 0 P2: 0 РЗ: о 01: 0 02: 0 
93: 0 04: 0 05: 0 06: б Ri 0: 82: 0 53: 0 01: 0 02: 0 03: 0 
уз ow: ох: 0 У: 0 21: 0 22: 0 23: о 24; 0 25: 0 26: 0 


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 07/01/2019 
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 15:35:44 
N PÁG : 0006/0010 
"I RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 
| 858500000312 284101801908 107624200810 440762600017 


N° ARQUIVO: NFACNOt008w0000-9 
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: PyGzE8Wg2BB0000-4 


FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 ЕАР: 0,50 КАТ AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2018 
TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: GiXxWYYQi250000-6 
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP Ur 
RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA 67033215 PA 
MODALIDADE ; 1-Declaração ao FGTS e à Previdência 
VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8% 
REM SEM 13º SALÁRIO 4.592,37 ' REM SEM 13° SALÁRIO 0,00 
REM BASE CALC 132, SAL 1.842,68 e REM 13% SALÁRIO ше 0400 ёе 
' DEPÓSITO 0,00 
| ENCARGOS FGTS 0,00 
I CONTRIB SOCIAL 0,00 
і ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 
TOTAL TRABALHADORES 4 | TOTAL TRABALHADORES 0 


VALORES PREVIDÉNCIA VALORES FGTS - 8% 


REM SEM 13% SALÁRIO 4.592,37 REM SEM 13º SALÁRIO 0,00 
REM BASE CALC 13º SAL 1.842,68 і REM 139 SALÁRIO 0,00 
CONTR SEGURADOS DEVIDA 514,76 Ç DEPÓSITO 0,00 
VAL DEVIDO PREV SOC 2.216,28 й ENCARGOS FGTS 0,00 

CONTRIB SOCIAL 0,00 

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 
TOTAL TRABALHADORES 4 TOTAL TRABALHADORES 0 


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - ВЕВ 


t 
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 6857] 


SEFIP8.40 ТАВ.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208 
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 11/2018 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
RUA DOIS DE JUNHO 01 5 
з 5 - IDENTIFI R 512442111072 
AGUAS BRANCAS 67033-215 ° e 
ANANINDEUA PA 
(009%) 41072820 6 - VALOR DO INSS (+) / core 0291, 93 
‘опа 7 107 
2 - VENCIMENTO фи | С 
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 - S 
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VIR OUTRAS ENTIDADES 469,26 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO a 
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
“DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MULTA/ (+) 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. Ei = VALON ARRECADADO пон 
12 - АЏТЕМТТСАСАО MECÁNICA 
PARA RECOLHIMENTO МО PRAZO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - ВЕВ GUIA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - GPS 
SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208 
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO - 4 - COMPETÊNCIA 11/2018 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
RUA DOIS DE JUNHO 01 
5 - IDENTIFICADOR 512442111072 
“AGUAS BRANCAS 67033-215 
ANANINDEUA PA 
(0091) 41072810 6 - VALOR DO INSS (+) 291,93 
2 - VENCIMENTO и = 
(USO EXCLUSIVO INSS) 8 - 
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VER OUTRAS ENTIDADES 469,26 
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO À 
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0, 00 
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MOLIA/ +] 
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. = VALOR CREADO 161,13 


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 


20/12/2018 InteRnet—Bank-l:ng. CAIXA 


CAIXA 
РА 
Comprovante де pagamento de Guia da Previdéncia Social 


Via Internet Banking CAIXA 
Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25 01/2001 


Nome: LR VIDAL C. EIRELI MONT ARARAT 
Conta de débito: 1749 / 003 / 00002880-0 


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 
& INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS 


reune soca GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 


01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 

RUA DOIS DE JUNHO 01 A BRANCAS 
91-41072810 


02- VENCIMENTO 
(Uso Exclusivo INSS) 
ATENCA! 


É vedada a utilizacáo de GPS para recolhimento de receita de valor 

inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que 
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importência 
correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 

ou superior ao valor mínimo fixado. 


09- VALOR DE OUTRAS 
ENTIDADES 


10- ATM/MULTA E 
JUROS 


12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
CEFIC 20122018 174900300002880 334439 


GPS ORLA 
20/12/2018 19:07:27 


Identificação da operação: 
Data/hora da operação: 


00834439 
9UTSCTSRGX3Z8YGS 


Código da operação: 
Chave de segurança: 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo diente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 

— Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 


4i 
E полом aniva new hriSIBCIimprime. gps-processa 


MNTSTÉRIO DA FAZENDA - МЕ РАТА: 04/12/2018 


GFIB/“ SERIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) | НОВА: 11:42:30 
O i PÁG : 0005 
69 COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES А RECOLHER А PREVIDÊNCIA SOCIAL E А OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS 

TOMADOR 
О = Nº ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 

EMPRESA; VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 

COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: LMIjb11PDRO0000-1 INSCRIÇÃO: 512442111072 

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400 

CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400 

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: — — — 507 620 744 779 TOTAL ___ 

SEGURADO 

Empregados/Avulsos 647,22 0,00 0,00 0,00 647,22 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 
Empregados/Avulsos 1.618,17 0,00 0,00 0,00 1,618,17 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAT 121,36 0,00 0,00 0,00 121,36 
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) баі. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Compensação 2.094,82 0,00 0,00 0,00 2.094,82 

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 291,93 0,00 0,00 0,00 291,93 

OUTRAS ENTIDADES а 469,26 | 0,00 — 7777 0,00 0,00 469, 26 

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 469,26 0,00 0,00 0,00 469,26 

TOTAL A RECOLHER 761,19 0,00 0,00 0,00 761,19 


RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE ЕХЕСОСАО JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTACÁO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/12/2018 


GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 11:42:30 
è PÁG : 0016/0031 


=N j RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
О € “ы \ MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 
8 5 ў 858000000445 905501801810 207623200813 440762600017 
о 
EMPRESA; VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRICAO: 14.407.626/0001-21 
COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: >14444111072 
“NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO САТ OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO 
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM 
BASE CÁL PREV SOCIAL 

“ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 126.31476.42-7 01/11/2017 01 05174 
1.358,23 0,00 0,00 108,65 108,66 0,00 
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 121.59607.51-9 07/08/2018 01 07152 
1.474,49 0,00 0,00 117,95 117,96 0,00 
RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 138.00848.42-1 01/02/2018 01 07154 
1.474,49 0,00 0,00 117,95 117,96 0,00 
TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 238.21459.89-8 08/08/2018 01 07170 
1.067, 18 0, 00 0, 00 85,37 85,37 0,00 
VICENTE BARROS GOMES 165.56286.91-6 01/08/2018 01 05174 
1.358,23 0,00 0,00 108,65 108, 65 0,00 
ZENILDO SOARES DA SILVA 123.65644.23-8 01/10/2018 01 05174 
1.358, 24 0,00 0,00 108,65 108,66 0,00 


“TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR . к 
8.090,86 0,00 0,00 647,22 647,26 0,00 


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 


GFIP - SEFIP 


8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA 


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/12/2018 
z 11:42:30 
PÁG : 0017/0031 


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA 
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
COMP: 11/2018 COD REC 


CAT 


01 


TOTAIS: 


858000000445 905501801810 207623200813 440762600017 


N° ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9 
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 


2155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
N° DE CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1 INSCRIÇÃO: 514442111072 
DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 
UF: PA CEP: 67033-215 CNAE; 4120400 
ВЕМОМЕВАСАО SEM 139 ВЕМОМЕВАСАО 139 BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13? PREV SOC 
8.090,86 0,00 8.090,86 0,00 
8.090,86 0,00 8.090,86 0,00 

( ( 


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/12/2018 


GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017 HORA: 11:42:30 
ў | ў / зы PÁG : 0018/0031 
“ke ) N RESUMO DAS INFORMAÇÓES À PREVIDÉNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
Ос DS | TOMADOR DE SERVICOS/OBRA 
OSa | 
O £ 
о 
Nº ARQUIVO: Рађскоу19660000-9 
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR /OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: LMIjb11PDRO0000-1 _ INSCRIÇÃO: 014442111072 
LOGRADOURO: КОА DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF; PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: NORMON, 
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 761,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 647,22 
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 
SALÁRIO MATERNIDADE : 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 СОМ PRODUÇÃO PF: 0,00 
VALORES PAGOS СООР TRABALHO - ADIC, 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00 
COMPENSAÇÃO A ОНООР: 
PERÍODO INICIAL: 11/2018 PERÍODO FINAL: 11/2018 VALOR SOLICITADO: 2.094,82 
VALOR ABATIDO: 2.094,82 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.378,80 
RETENÇÃO (LEI 9. 711/98) 
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00 
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÓES / CÓDIGOS 
Н: O ї1: 0 12: O ха: 0 та: б ў: 0 К: O Ба ом: 0 м1: 0 
№: 0 N3: 0 01: 0 02: 0 03: O Pl: 0 P2: 0 P3: o 01 о 02: 0 
93: 0 04: 0 05: 0 06: 0 В: O 82: 0 53: 6 Uut 0 02: 0 оз: 0 
УЗ: ом: O x: с ER 0 21: 0 22: б 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0 


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/12/2018 
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) HORA: 11:42:30 
` ' : - PÁG : 0005/0009 
~ . RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 

858000000445 905501801810 207623200813 440762600017 


> 


Nº ARQUIVO: PabCrUV19660000-9 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: AXRMUc401H00000-8 
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 comp: 11/2018 


TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1 
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP Ur 
RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA 67033215 PA 
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência 


VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8% 


REM SEM 13º SALÁRIO 8.090,86 ' REM SEM 13° SALÁRIO 8.090,86 
REM BASE CALC 13° SAL 0,00 À REM 13º SALÁRIO 0,00 
DEPÓSITO 647,26 
| ENCARGOS FGTS 0,00 
\ CONTRIB SOCIAL 0,00 
! ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 
TOTAL TRABALHADORES 6 ! TOTAL TRABALHADORES 6 
TOTAIS DO TOMADOR 
VALORES PREVIDÉNCIA VALORES FGTS - 8% 
REM SEM 139 SALÁRIO 8.090,86 : REM SEM 13° SALÁRIO 8.090,86 
REM BASE CALC 13° SAL 0,00 і REM 139 SALÁRIO 0,00 
CONTR SEGURADOS DEVIDA 647,22 1 DEPÓSITO 647,26 
VAL DEVIDO PREV SOC 761,19 i ENCARGOS FGTS 0,00 
' CONTRIB SOCIAL 0,00 
| ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 
TOTAL TRABALHADORES 6 ! TOTAL TRABALHADORES 6 
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“ntemet:: Banking CA-IxA Página І de 1 


CAIXA 
САЗА 
Comprovante de pagamento de Guia da Previdéncia Social 


Via Internet Banking CAIXA 
Documento pago dentro das condições ‹ definidas pela portaria MPAS NR. 375, ‹ de 25/01/2001 


Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP 
Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 | 


“MINISTÉRIO EVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - МРАЗ [03- CÓDIGO DE í 2216 
РЕЧ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - 1455 PAGAMENTO i 
4 “Я ша == = 
wa “da COMPETENCIA || 10/2018 
палічцы GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS (95 IDENTIFICADOR. БЕДИП 5072 


01- NOME оў RAZÃO SOCIALENDERECO/FONE | 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
RUA DOIS DE JUNHO 01 ABRANCAS 

_ 91-41072810 | 

02- VENCIMENTO 
(Uso Exclusivo INSS) 


06- VALOR DO INSS 


(09- VALOR DE 
| ENTIDADES __ 


“ATENÇÃO — 


É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 
inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que 
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância 
correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja iguai 
or ao \ valor m m imo fixado 


1- VALOR TOTAL 


“12; “AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA, i 


Identificacáo da operacáo: PG GPS ORLA 
Data/hora da operação: 20/11/2018 16:51:1 


Código da operação: 00895096 
Chave de > segurança: UHP1QWWCRKRHMZ55 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 

- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Зимдопа: 0800 725 7474 
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 


attps:// internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime gps.processa 20/11/2018 


H° ARQUIVO: FRGCJLEBISTWO 


о M 
трап CONSTRUTORA BYRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001 
D18 сор 155 сор GPS: 2216 OUTRAS : 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 КАР: 0,50 RAT AJUSTADO: 
4: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARE 1° CONTROL L1AOsGwEvTb0000-3 INSCRIÇÃO: 512442111072 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERA 4120400 
TELEFONE: 0091-41072810 CNAB: 4120400 


Empregados/Avulsos 646,23 0,00 0,00 0,00 646,23 

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 

Empregados/Avulsos 1.615,66 0,00 0,00 0,00 1.615,66 

Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121,17 0,00 0,00 0,00 121,17 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

го Desportivo/Patrocínio . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

) COMP ANT ~ VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

з Lei 9,711/98 1.379,50 0,00 0,00 0,00 1.379,50 

Familia/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Compensação 1.003,56 0,00 0,00 0,00 1.003,56 

VALOR A RECOLHER - PREVIDÉNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OUTRAS ENTIDADES 468,54 0,00 0,00 0,00 468, 54 

RECOLH COMP ANT ~ VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

468,54 


VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 


TOTAL A RECOLHER 


(*) Os valores de retenção, 
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE QUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 


RINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS, 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 


у SEF 
САО A ER 


00813 440762600017 


/0001-21 


АІ. CONSTRUTORA ETRELI INSCRIÇÃO: 14.407.6 
PADO: 1,50 


р: 10/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJ 


ADOR/OBRA: PALCO E QUTC 3 DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 514444111072 

МОМЕ TRABALHADOR PIS/PASEP/ ADMISSÃO САТ OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO сво 

М SEM 13% SAL REM 13°SAL BASE СА], 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM 
BASE CÁL PREV SOCIAL 

ANTONIO MARTA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 126.31476.42-7 01/11/2017 01 | 05174 

1.354,05 0,00 0,00 108, 32 108, 33 0,00 

MIGUEL FERREIRA DA SILVA 121.59607.51-9 07/08/2018 01 07152 

1.474,49 0,00 0,00 117,95 117,96 0,00 

ON CRUZ DOS SANTOS 138.00848,42-1 01/02/2018 01 07154 

49 0,00 0,00 117,95 117,96 0,00 

TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 238.21359.89-8 08/08/2018 01 07170 

1.067,18 0,00 0,00 85,37 85,37 0,00 

VICENTE BARROS GOMES 165.56285.91-6 01/08/2018 01 05174 

0,00 0,00 108,32 108,32 0,00 

PUNTIDO SOARES DA SILVA 123.65644.23-8 01/10/2018 01 05174 

1.354,06 0,00 0,00 108,32 108,33 0,00 


TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 
8.078,32 0,00 0,00 646,23 646,27 0,00 


EMPR 
COMP: 


CONSTRUTORA 
COD REC: 155 


FPAS: 507 


COD GPS: 2216 
DA ORLA DE 


10/2018 
TOMADOR /OBRA: PALCO E QUIOSQUE 


5 


LOGRADOURO : RU 
CIDADE: ANANINDEUA 


DO DE JUNHO 01 


Ur: 


PA 


( 


car QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º 
01 6 8.078,32 
TOTAIS: 6 8.078,32 


3 CONSTAN 


TOMA 


) 7 


г‹ 


FREVID 


CLARAÇÃO А 


858900000522 017 01810 107622 13 440762600017 

N° ARQUIVO: FNcJL6B13Tw0900-2 

INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0, 50 RAT AJUSTADO: 1, 50 


514442111072 


N° DE CONTROLE: L1A0sGWEvIb0000-3 INSCRIÇÃO: й 
BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CEP: 67033-215 СМАЕ: 1120490 


ВЕМОМЕВАСАО 139 ВАЗЕ CÁL PREV SOC BASE СА), 13º PREV SOC 
0,00 8.078,32 0,00 
0,00 8.078,32 0,00 

( 


A: VIDAL CONSTRUTORA 
0/2016 COD REC: 155 
WOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES 


JUNHO 01 


RELT 
COD GP5: 2216 
DA ORLA DE COLARES 


оңо: RUA 
: ANANINDEUA 


DOYS 


UF: PA 


CIDAD 


VALOR DEV PREV SEFTP: 
SALÁRTO 


LÁRTO 


CALCULADO 


RNTDADE : 


СООР TRABALHO ~ SEM ADICIONAL: 

СООР TRABALHO ADIC. 15 ANOS: 

PAGOS СООР TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 

VALORES PAGOS СОСТ TRABALHO ~ ADIC, 25 ANOS: 


COMPENSAÇÃO 
PERÍODO 1NICTAL 
ОА ABATIDO: 


h 


NÇÃO (LEI 9.711/98) 
VALOR INFORMADO: 


BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÉNCIA 


FPAS: 507 


à PREVIT 
TOMADOR, 


CEP: 67033-215 


OUTRAS ENT: 0079 


1.848,04 


10/2018 PERÍODO FINAL: 
1.003,56 VALOR A COMPENSAR: 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


1.379,50 VALOR ABATIDO PELO SEF1P: 


TAL 


N° ARQUIVO: ENCULGBT3TWOO00-2 
INSCRIÇÃO: 14,407.626/0001-21 


SIMPLES: 1 КАТ: 3,0 FAP: 0,50 КАТ AJUSTADO: 1,50 

Nº DE CONTROLE: L1AOsGwEvTh0000-3 INSCRIÇÃO: 514444111072 
BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE — 4120400 
TELEFONE: 0091 4107 2810 CNA 4120400 
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 646,23 
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00 
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 
13º SALÁRIO MATERNIDADE : 0,00 
сом PRODUÇÃO PJ 0,00 
COM PRODUÇÃO Р 0,00 
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O 'POMADOR: 0,00 
10/2018 VALOR SOLICITADO: 3.098,38 
2.094,82 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 288,65 
1.379,50 VALOR A COMPENSAR/RESTITUTR: 0,00 

0,00 25 ANOS: 0,00 

0 QUANTIDADE : 0 

JE @ к: O + ом: 0 МІ: 0 
Pl: 0 P2: Ó РЗ: 0 ol: 0 Q2: 0 
52: 0 53% © ul: 0 02: 0 03: 0 
22: 0 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0 


15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 
QUANTIDADE ; 0 QUANTIDADE: 
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 

Н б Tii 0 12: 0 13: O TE? 
N2: 0 N3: б бї 0 02: 0 Оз: 
03: 0 04: 0 05: 0 06: O Кз 
V3: 0 W: 0 x" 0 Y: 0 21: 


оо о о 


017101801810 


N° ARQUIVO: FNGIL6B13Pw0000-2 
INSCRIÇÃO: 14.407. 626/0001-2 N° CONTROL HbMIYTAYhc10000-8 
ALIQ КАТ: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 comp: 10/2018 


TNSCRICAO: 512442111072 Nº CONTROLE: L1AOsGuEvIb0000-3 
BAIRRO CIDADE CEP ur 
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA 67033215 PA 


ESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
AS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 


SIMPLES: 1 


: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLAR 


LOGRADOURO 
A DOIS DE JUNHO 01 


MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência 


VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8% 


SIM 13º SALÁRIO REM SEM 13º SALÁRIO 8.078,32 


8.078, 32 


BASE CALC 13% SAL 0,00 REM 13% SALÁRIO 0,00 

DEPÓSITO 646,27 

ENCARGOS FGTS 0,00 

CONTRIB SOCIAL 0,00 

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 

TOTAL TRABALHADORES 6 TOTAL TRABALHADORES 6 
TOTAIS DO TOMADOR 

VALORES PREVIDÊNCIA і VALORES FGTS - 8% 

REM SEM 13º SALÁRIO 8.078,32 REM SEM 13º SALÁRIO 8.078,32 

REM BASE CALC 13º SAL 0,00 REM 13º SALÁRIO 0,00 

CONTR SEGURADOS DEVIDA 646,23 DEPÓSITO 646,27 

VAL DEVIDO PREV SOC 1.848,04 ENCARGOS FGTS 0,00 

' CONTRIB SOCIAL 0,00 

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 

TOTAL 'PRABALHADORES 6 TOTAL TRABALHADORES 6 


DO BRASIL - ВЕВ 


GUIA DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - cs 


723.37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50 


3 - CÓDIGO DE PAGADO POS 2216 


7 Pad 
gA 


/ TELEFONE / ENDEREÇO 


STRUTORA EIRELI 

DE JUNHO 01 

67033-215 
PA 


LUSIVO INSS) 


É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 


DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 
ELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 


¿DICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 


NDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 
4, OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 


FEDERAL DO BRASIL - REB 


67033-215 
PA 


ZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 
INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 


А RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 
A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA | 


MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE О TOTAL 


4 - COMPETÊNCIA roma LOL 109/2018 


5 - IDENTIFICADOR OA 2442111072 


6 - VALOR DO INSS (+) 0,00 
Ta 
8 - 
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 401,99 
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 


JUROS /MULTA/ (+) 


11 - VALOR ARRECADADO 401,99 


12 - AUTENTICAÇÃO MECÁNICA 
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 


GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 


— ————— — ———— 


3 - CÓDIGO DE РАСАМЕМТО 2216 

—U Y s 
4 - COMPETÉNCIA 09/2018 

5 - IDENTIFICADOR 512442111072 

Dm 
€ - VALOR DO INSS (+) 0,00 
7 - 

8 = 

9 - УЉЕ OUTRAS ENTIDADES 401,99 
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 

JUROS/MULTA/ (+) 
11 - VALOR ARRECADADO 401,99 


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 
РАВА ВЕСОЉНТМЕМТО МО PRAZO 


11:102018 џет et baning___ CAI XA 


зд» Logo Caixa 
Comprovante de agendamento de Guia da Previdéncia Social 


Via internet Banking CAIXA 


Documento pago dentro das condigóes definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001 
Nome: LR VIDAL CIA LTDA EPP 
Conta de débito:3229 / 003 / 00000855-7 


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA |03- CÓDIGO DE 2216 | 
SOCIAL - MPAS PAGAMENTO | 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - | 
INSS 04- COMPETÉNCIA 09/2018 


a 05- IDENTIFICADOR 512442111072 
_ ¿GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 


 JI= NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDERECO/FONE 06- VALOR DO INSS 0,00 | 
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 07- | 
RUA DOIS DE JUNHO 01 А BRANCAS | 
91-41072810 | 
(02; VENCIMENTO 09- VALOR DE OUTRAS 401,99 | 
_ (Uso _ (Uso Exclusivo INSS) | _ (Uso Exclusivo INSS) | ENTIDADES | 
ATEN > É vedada a 0- ATM/MULTA E 0,00 | 

utilização de GPS para recolhimento de receita de valor JUROS 


' inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que 
resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância 
correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 11- VALOR TOTAL 401,99 
ou superior ao valor mínimo fixado. 


12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | 
CEFIC 18102018 322900300000855 28406794 | 


Identificação da operação:PG GPS ORLA 
Data/hora da operação: 11/10/2018 153224 


Código da operação:28406794 
Chave de seguranca:3ZS VHRPM7RSP4EZV 


CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO 
DÉBITO. QUAISQUER ALTERACOES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE МАО 
COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO. 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 


fle:///C:/Users/folha/D ownloads/pa %20gps%200rta.himl 1/2 


2/10/2318 
HORA: 36:50 
$ 0005 


8.101, (22/03/2012) TABEL 
РА 
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER А PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS 


AIDA = 


37.0 (22/01/2018) 


TOMADOR 
N° ARQUIVO: GoY801 vdR200000-7 


© 
EMPRESA МЛ М СОМОТЕОТОВА ETRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP: 09/2018 СОР ВЕС: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALTO RAT: 3,0 ЕАР: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: O9f5ZQUjebW0000-5 INSCRIÇÃO: 512442111072 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: РА СЕР: 67033-215 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400 
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: ne 507 620 744 719 TOTAL 
SEGURADO 
Empregados/Avulsos 554,45 0,00 0,00 0,00 554,45 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 
Empregados/Avulsos 1.386,17 0,00 0,00 0,00 1.386,17 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAT 103,96 0,00 0,00 0,00 103,96 
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Retenção Lei 9.711/98 2.044,58 0,00 0,00 0,00 2.044,58 
(-) Sal, Família/Sal, Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0, со 0, 00 0,90 
OUTRAS маб 401,99 A 0, 00 779,00 0,00 401,99 
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 401,99 0,00 0,00 0,00 401,99 
ГОТА A RECOLHER 401,99 0,00 0,00 0,00 401,99 


A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 


AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 


MINISTERIO DA | = МЕ DAT 02/10/2018 


37.0 (22/01/2018) | HORA: 09:36:50 
PAG : 


TRABALHO E EMPREGO 
8.40 (22/03/201 


A «а! RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 


858000000658 664801801812 007621200813 440762600017 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ETRELT INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
COMP: 09/2018 COD ВЕС: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
ТОМАРОК/ОВВА: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: э14444111072 
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO САТ OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO 
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE СА, 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM 
BASE CÁL PREV SOCIAL 
ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 126.31476.42-7 01/11/2017 01 05174 
1.395,41 0,00 0,00 111,63 111,64 0,00 
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 121.59607.51-9 07/08/2018 01 07152 
1.517,29 0,00 0,00 121,38 121,39 0,00 
RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 138.00848.42-1 01/02/2018 01 07154 
1.525,86 0,00 0,00 122,06 122,07 0,00 
TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 238.21459.89-8 08/08/2018 01 07170 
1.096, 92 0,00 0,00 87,75 87,75 0,00 
VICENTE BARROS GOMES 165.56286.91-6 01/08/2018 01 05174 
1.395,41 0,00 0,00 111,63 111,63 0,00 


TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 
6.930,89 0,00 0,00 554,45 554,48 0,00 


¿RIO DA FAZENDA - МЕ DATA; 02/10/2018 


3YERIO DO RABALHO E ЕМ} Оо ~ MTE 
= SEEFIP-_ (22/03/72 TABELAS 37.0 (22/01/2018) HORA: 09:36:50 
б | PÁG : 0016/0028 
48 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
Ë RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA 
© MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 
5 858000000658 664801801812 007621200813 440762600017 
АЕ o 
Nº ARQUIVO: GoY801vdR200000-7 
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ETRELI INSCRIÇÃO: 14.407,626/0001-21 
09/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: 09£52QUj ebW0000-5 INSCRIÇÃO: 214442111072 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 CNAE: 4120400 
САТ QUANT ВЕМОМЕВАСАО SEM 13% ВЕМОМЕВАСАО 139 BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13% PREV SOC 
01 5 6.930,89 0,00 6.930,89 0,00 


6.930,89 0,00 6.930,89 0,00 


a 


ТОТАІ5: 


NTE NISTÉRIO DA FAZENDA - МЕ DATA: 
HORA: 


) TABELAS 37.0 22/91/2018) PÁG 


BALHO E EMPR 
(22/03/201 


RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVID 5 A SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP 
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA 


Nº ARQUIVO: Goy801 vdR200000-7 
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI š Аро + 
COMP: 09/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 КАР: 0,50 RAT ни 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: 09£52QUjebw0000-5 INSCRIÇÃO: ая > 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 1120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400 
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.446,57 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: мыса 
SALÁRIO FAMÍLIA: w 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: гі 
SALÁRIO MATERNIDADE : 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: Era 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: Eno 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0700 
VALORES PAGOS СООР TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 СОМ PRODUÇÃO PF: 0.00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: Й 
страт і VALOR SOLICITADO 0,00 
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: : 

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0, 00 
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) e 

VALOR INFORMADO: 3.581,60 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 2.044,58 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.537,02 
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÉNCIA 0,00 
15 ANOS; 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: “б 
QUANTIDADE : 0 QUANTIDADE : 0 QUANTIDADE: 


QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 


н: 0: 11: 0 12: 0 13: 0 14: оо: ок: 0 L: ом: O Мі: 0 
N2: 0 N3: 0 01: 0 02: о 03: O Pl: 0 P2: 0 P3: o 01: о 02: 0 
93: 0 Q4: 0 05: 0 06: 0 R: 0 52: б 83; 0 01: 0 02: 0 03: 0 
УЗ: ои: ох: 0 у: 0 21: 0 22: 0 23: о 24: 0 25: 0 26: 0 


O DA 


RELAÇÃO DE 'TOMADOR/OBRA - КЕТ 
858000000658 664801801812 007621200813 440762600017 


Nº ARQUIVO: GoY801vdR200000-7 
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: ССВҮ1һ69р1х0000-4 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 


FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2018 
TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: O9f5ZQUjebW0000-5 
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF 
RUA DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA 67033215 PA 


MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência 


VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8% 


REM SEM 13° SALÁRIO 6.930,89 REM SEM 13° SALÁRIO 6.930,89 
REM BASE CALC 13° SAL 0,00 ' REM 13° SALÁRIO 0,00 
DEPÓSITO 554,48 

ENCARGOS FGTS 0,00 

CONTRIB SOCIAL 0,00 

i ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 

TOTAL TRABALHADORES 5 у TOTAL TRABALHADORES 5 


VALORES PREVIDÉNCIA 


REM SEM 13% SALÁRIO 6.930,89 
REM BASE CALC 13% SAL 0,00 
CONTR SEGURADOS DEVIDA 554,45 
VAL DEVIDO PREV SOC 2.446,57 
TOTAL TRABALHADORES 5 


REM SEM 13º SALÁRIO 
1 REM 13% SALÁRIO 
y DEPÓSITO 
ENCARGOS FGTS 
CONTRIB SOCIAL 
ENCARGOS CONTRIB SOC 


TOTAL TRABALHADORES 


VALORES FGTS - 8% 
6.930,89 

0,00 

554,48 

0,00 

0,00 

0,00 


IDENTIFICADOR 


6 - VALOR DO INSS(+) 


VEDADA A UTILIZAÇÃO РА GPS PARA ВЕСОЉНТМЕМТО 


VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 


LU 


i PELO INSS.A RECEI 


з 


А QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 

* Р MULTA/ (+ 
= 5 ICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA 7005/1 А/ (+) 
ES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE О TOTAL 


å = A DADO 
% АО VALOR MÍNIMO FIXADO. ы VALOR ARRECADAD 
>>> 


A DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB GUIA DA PREVIDÊN 


E 


гаў ТАВ.37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31 3 - CÓDIGO DE PAG, 


EFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 


ETRELI АР ААА 
01 
а 5 - IDENTIFICADOR 
67033-215 
PA 
6 - VALOR DO INSS(+) 0, 00 
y ж 
8 = 


9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 


ESOLUÇÃO М 
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 


RESULTAR VALOR INFERIOR 
O OU IMPORTANCIA JUROS/MULTA/ (+) 


- VALOR ARRECADADO 


m 
po 


12 - AUTENTICAÇÃO MEC. 


АМІСА 


РАВА RECOLHIMENTO 1 


In temet....Ban:king::::CAÍ-XA 


Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social 


Ма Internet Banking CAIXA 
B imento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001 


L R VIDAL CIA LTDA EPP 
3229 / 003 / 00000855-7 


Nome: 


Conta de débito: 


j 


ÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS | O3- CÓDIGO DE 1 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PAGAMENTO 

fos- COMPETÊNCIA + 
за GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS [05- IDENTIFICADOR | IDENTIFICADOR 


- КОМЕ OU RAZÃO SOCIAUENDEREÇO/FONE [06- VALOR DO INSS 
` VIDAL CONSTRUTORA ЕТЕТ E 
DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS 
- 91-41072810 08- 
"027 VENCIMENTO 


|| у 09- VALOR DE OUTRAS 
|| ENTIDADES 


(Uso Exclusivo INSS) 


= 140- ATM/MULTAE — | | 
АТЕМ 10- ATM/MULTA E Н 0,00 

САО | uros | | 

É vedada г utilização de GPS para recolhimento de receita de valor | | 
inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. А receita que і | 
resulta- inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância я [ — 3457] 
correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual 11- VALOR TOTAL Ву: 1 

ou superior го valor mínimo fixado. | 


ш a 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
= CEFIC 20092018 322900300006855 826374 || 


ídontificacáo da operação: GPS ORLA 


Data/hora da operação: 20/09/2018 13:53:16 


00826374 
V5W8K25CAYNEQLVH 


Código da operação: 
Chave de segurança: 


а com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


С CAIXA; 0800 726 0101 

as com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
ria: 0800 725 7474 

Desk CAIXA: 0800 726 0104 


“25... intemetianking.caixa.gov.br/SUBC/imprime gps.processa 


— 
2216 || 
08/2018 


512442111072 | 
0,00 |; 


141 


OS 
ASIN E з 1495 
O [5] 0725 
ог 
5 SIAL ‹ р КРАВ 
` a 
q ARQUIVO: FSFEZjyValp0000-4 
: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI CRIÇÃO: 14,4 /0001-21 
MP: 08/2018 Сор F 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 ЕАР: 0,50 КАТ AJUSTADO: 1,50 
MADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES ITROLE: ОмкЕуТаѕ13Ү0000-9 INSCRIÇÃO: 54 24421 12072 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 ai BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 2120200; 
AVURAÇÃO DO VALOR А копа O 744 719 ШЕ. ci 
SEGURADO К 
Empregados/Avulsos 476,90 0,00 0,00 0,00 476,90 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPRESA 
Empregados/Avulsos 1.192,32 0,00 0,00 0,00 1.192,32 
Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВАТ 89,42 0,00 0,00 0,00 89,42 
RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
\-) Retenção Lei 9.711/98 1.758,64 0,00 0,00 0,00 1.758, 64 
i=) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OUTRAS ENPIDADES Я з Ооо ooo snes 0,00 345,77 
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 345,77 0,00 0,00 0,00 345,77 
A” ~ о тена y RS 345,77 


*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. 

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 
DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL (15) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO 
RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80. 


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, 
SUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA 
ERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCTAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 
AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO. 


¡ADOR/CONTRIBUTNTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FED RAL DO BRASIL A EXPEDIR 
P É ÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO HA FORMA DOS ARTS. 25% E 259 DO REGULAMENTO DA 
КЕТО 3.048, DE 12/05/1999, E ALT 3 TERIORES. 


SA: VIDAL CONSTRUTORA ETRELT 


COMP: 08/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT; 0079 SIMPLES: 1 
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT 
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 
BASE CÁL PREV SOCIAL 
ANTONIO MARTA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 126.31476.42-7 01/11/2017 01 
1.296,61 0,00 0,00 103,72 
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 121.59607.51-9 07/08/2018 01 
1.147, 68 0,00 0,00 91,81 
R¿.TMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 138.00848.42-1 01/02/2018 01 
1.423,28 0,00 0,00 113,86 
ЛАБО DE OLIVEIRA CORDEIRO 238.21459.89-8 08/08/2018 01 
797,42 0,00 0,00 63,79 
V: CENTE BARROS GOMES 165.56286.91-6 01/08/2018 01 
1.296,61 0,00 | 0,00 103,72 


TOTALS DA EM 
5,9 


0,00 


801805 907620200817 440762600017 


INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 


RAT: 3,0 FAP: 0,50 ВАТ AJUSTADO: 1,50 
INSCRIÇÃO: 514144111072 

OCOR  DATA/COD MOVIMENTAÇÃO сво 
DEPÓSITO JAM 

05174 

103,73 0,00 

07152 

91,82 0,00 

07154 

113,86 0,00 

07170 

63,79 0,00 

05174 

103,72 0,00 


476,92 


PRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 
COMP: 08/2018 COD REC: 1 


TOMADOR/OBRA: PALCO E QU 


SQUES DA ORLA DE COLARES 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 


CIDADE: ANANTNDEUA UF: PA 
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° 
01 5 5.961, 60 
TOTAIS: 5 5.961,60 

( 


COD GPS: 2216 FPAS: 


JIDÉNCIA 
39 204801801 


200317 449762600017 


Nº ARQUIVO: FSF6Zjy0alp0000-4 
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001–21. 


507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 КАТ AJUSTADO: 1,50 
Nº DE CONTROLE: OmkEyTas13Y0000-9 INSCRIÇÃO: 014144111072 
BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120100 

CEP: 67033-215 СМАЕ: 4120400 
REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC 

0,00 5.961,60 0,00 

0,00 5.961,60 0,00 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA ETRELT 


COMP: 08/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 


OUTRAS 


ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 


N° ARQUIVO: FSF62jy0alp0000-4 
INSCRIÇÃO: 14,407.626/0001-21 
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 
224442111072 


'POMADOR/OBRA: PALCO Е QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: OmkEyTas13Y0000-9 INSCRIÇÃO: 
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400 
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA СЕР: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400 
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO S 2.072,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 476, 90 
SALÁRIO FAMÍLIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: абга 
SALÁRIO MATERNIDADE : 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: Ego 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: E 65 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ~ ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: S б 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUCAO PF: 0.00 
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: , 
COMPENSAÇÃO 0,00 
ÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 2 0.00 
0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: , 
3.320,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.561,36 
BSPECIAL/OCORRÉNCIA 0,00 
E 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: ы 
QUANTIDADE; 0 QUANTIDADE : 0 QUANTIDADE : 
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 
H: 0 11: 0 12: 0 13: о 14: 0 J: 0 K: о bi ом: 0 №: 0 
N2 0 м3: o бі; 0 02: 0 03: б РЇ: O P2: 0 P3: 0 Ql: 0 Q2: 0 
03: 0 ода: 0 05: 0 06: о к: 0 82: 0 53: 0 01: 0 02: о 03: 0 
уз: ом: ох: 0 у: 0 21: 0 22: 0 23: 0 za: 0 75: 0 26: 9 


EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI 


ЕРА5: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES 


ALIQ КАТ 


INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 
3,0 FAP: 0,50 RAT 


Nº ARQUIVO: ESF6Zjy0alp0000-4 
Nº CONTROLE: DAZmPul09Rp0000-6 


AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 08/2018 


TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES 


LOGRADOURO 
RUA DOIS DE JUNHO 01 


INSCRIÇÃO: 512442111072 


BAIRRO 
AGUAS BRANCAS 


Nº CONTROLE: OmkEyTasI3Y0000-9 


MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração 


VALORES PREVIDÊNCIA 


REM SEM 13º SALÁRIO 5.961,60 
REM BASE CALC 13º SAL 0,00 


à Previdência 


REM SEM 13º SALÁRIO 
REM 13º SALÁRIO 
DEPÓSITO 

ENCARGOS FGTS 
CONTRIB SOCIAL 
ENCARGOS CONTRIB SOC 
TOTAL TRABALHADORES 


CIDADE CEP ОЕ 
ANANINDEUA 67033215 PA 


VALORES FGTS - 8% 


5.961,60 
0,00 
176, 92 
0, 00 

0, 00 

0, 00 


5 


TOTAIS DG TOMADOR 


VALORES PREVIDÊNCIA 


REM SEM 13º SALÁRIO 5.961,60 
REM BASE CALC 13º SAL 0,00 
CONTR SEGURADOS DEVIDA 476,90 
VAL DEVIDO PREV SOC 2.072,70 
TOTAL TRABALHADORES 5 


REM SEM 13º SALÁRIO 
REM 13º SALÁRIO 
DEPÓSITO 

ENCARGOS FGTS 


CONTRIB SOCIAL 
ENCARGOS CONTRIB SOC 


TOTAL TRABALHADORES 


VALORES FGTS - 8% 


5.961,60 
0,00 
476,92 
0,00 
0,00 
0,00 


а IN/RFS nº 736/07 


DARF 


NISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 


Documento de Агтесадасас de Receitas Federais 


DARF 


Тог PERÍODO DE APURAÇÃO 


03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 


04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 


05 NUMERO DE REFERÊNCIA 


| NOME / TELEFONE 
| VIDAL CONSTRUTORA LTDA 


ARF válido para pagamento até 31/05/2019 
tributário informado: ANANINDEUA - РА 
О RECEBER COM RASURAS 


30/05/2019 14:20:29 


06 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2018 | 
07 VALOR PRINCIPAL | 1.200,00 
08 VALOR DA MULTA 240,00 | 
VALOR DOS JUROS E/OU | 
99 ENCARGOS DL - 1025/69 45400 
10 VALOR TOTAL 1.488,00; 


44 АОТЕМТІСАСАО BANCARIA (Somente nas 1? e 23 vias) 


> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 


Documento de Аггесадасао de Receitas Federais 


DARF 


CONSTRUTORA LTDA 


“Р válido para pagamento até 31/05/2019 
nformaco: ANANINDEUA - РА 
ER COM RASURAS 


Wes versão 1.7.66.0415 30/05/2019 14:20:29 


06 DATADE VENCIMENTO 3171012018: 
07 VALOR PRINCIPAL EE 1.209,00 | 

| 

08 VALOR DA MULTA 240,00 | 


09 VALOR DOS JUROS E/OU | 4800! 


02 PERÍODO DE APURACAO 30/09/201 8] 


03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 14.407.628/0001-21 


04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 


05 NÚMERO DE REFERENCIA 


ENCARGOS DL - 1025/69 * 


10 VALOR TOTAL 


RE emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 


anterior a 2014 ou posterior a 2023. 


ita fazenda .gov.br/Derflsenda asp 


550 sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou 


juros ou апо do periodo de аригасаб e/ou 


30/05/. 319 In:Ternet В anki:ng CAIXA 


САІХА 


Comprovante de agendamento de tributos federais 


Via Internet Banking Caixa 


Nome: LR VIDAL CIA LTDA EPP 
l Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 


MINISTÉRIO DA FAZENDA 02- PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018 
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 


03- NÚMERO DO CPF OU СМРЈ||14.407.626/0001-21 
| AAA 


Documento de Arrecadação de Receitas Federais [04- CÓDIGO DA RECEITA 2083) 
DARF === 

05- NÚMERO DE REFERÉNCIA 
шша — 


01- NOME / TELEFONE 06- DATA DE VENCIMENTO 31/10/2018 


VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810 07- VALOR DO PRINCIPAL | R$ 1.200,00 

N АТЕМСАО 08- VALOR DA MULTA R$ 240,00 
E vedado o recolhimento de tributos е contribuições —— == 
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor |[09- VALOR DOS JUROS/ R$ 48,00 
total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione ENCARGOS DL-1.025/69 
esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos 

“subsequentes, até que o total seja igual ou superiora R$ 10- VALOR TOTAL | R$ 1.488,00 
10,00. | 


11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
CEFIC 31052019 322900300000855 00460016 


Identificação da operação: DARF ORLA COLARES | 
Data de débito: 31/05/2019 
Data/hora da operação: 30/05/2019 14:35:23 | 


Código da operacáo: 00460016 
Chave de segurança: ACVSAFL2ML2SSIRO | 


Шш | 


— 
Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações 
financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia 

seguinte ao crédito. 


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.° 736, DE 02/05/2007. 


Д. CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO МА DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES 
CORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE МАО COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR А 
TRANSAÇÃO. 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas peio cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 


https:/finternetbanking .caixa.g ovbr/SIIBC/imprime_darf.processa 
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ENO DARE 


Aprovaco pela ІМІЕРВ n° 736/07 


“Тог PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2018 
MINISTERIO DA FAZENDA |: 
NÚMERO DO CPF OU CNPJ Е 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 14.4 26/0001-21 
с 
Documento de Arrecadagáo de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA + ` 2089 
[05 NÚMERO DE REFERENCIA | 
DARF 
| 06 DATADEVENCIMENTO — |] 8171072018 
| | 
[04 NOME / TELEFONE Т = 
“* VIDAL CONSTRUTORA LTDA [07 VALOR PRINCIRAL. 1.221,00 | 
I J 08 VALOR DA MULTA 244,20 
| DARF válido para pagamento atë 31/05/2019 
Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA VALOR DOS JUROS E/OU 
| МАО RECEBER СОМ RASURAS |09 ENCARGOS DL - 1025/69 39:84 
[10 VALOR TOTAL 1.514,04 " 
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 22 vias) ] 


Siza!cWeb versão 1.7.56.0415 


30/05/2019 14:23:10 


02 PERIODO DE APURAÇÃO 


30/09/2018 
[03 NUMERODOCPFOUGNEI | — 14407626000727] 
[04 CODGODARECETA аво 
DARF [05 NUMERO DE REFERENCIA | 


1.221,00 


08 VALOR DA MULTA 244,20 


DA ARF válido para pagamento até 31/05/2019 


| Domicilio tributario informado: ANANINDEUA - РА [09 VALORDOSJUROSHOU — М 
| NÃO RECEBER COM RASURAS 09 48,84 


ыў ENCARGOS DL - 1025/69 


[10 wes о 


41 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2º vias) 


alcWob versão 1.7.66.0415 20/05/2019 14:23:10 


| DARE emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 


impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do periodo de apuração e; 
to anterior a 2014 ou posterior a 2023. 


зид тевевадалеваа доста евадававр 1222 


30/05/; ме In-t e.rnet Ban king----CAIXA 


CAIXA 


Comprovante de agendamento de tributos federais 


Via Intemet Banking Caixa 


Nome: LR VIDAL CIA LTDA EPP | 
| Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 І 


MINISTERIO DA FAZENDA ERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2018 
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL == ==, 
03- NUMERO DO CPF OU CNPJ [14.407.626/0001-21 
Documento de Arrecadacáo de Receitas Federais [04- CÓDIGO DA RECEITA 2089 
DARF | —==================== 
{05- NÚMERO DE REFERÊNCIA 
01- NOME / TELEFONE 06- DATA DE VENCIMENTO 31/10/2018 
„—============================= 
VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810 07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 1.221,00 
š АТЕМСАО |[08- VALOR DA MULTA R$ 244,20 
E vedado o recolhimento de tributos е contribuições da | | 
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor;|09- VALOR DOS JUROS/ R$ 48,84 
total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione ENCARGOS DL-1.025/69 
esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos 
абат até que o total seja igual ou superiora R$ [10- VALOR TOTAL. 7] [ R$ 1.514,04] 
9, - 
11- AUTENTICACAO BANCÁRIA 
CEFIC 31052019 322900300000855 00462711 


Identificação da operação: DARF ORLA COLARES | 
Data de débito: 31/05/2019 | 
Data/hora da operação: 30/05/2019 14:44:33 | 


— 


Código da operação: 00462711 
Chave de segurança: ZV73MVP5XF26YA4L 


Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações 


financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia 
seguinte ao crédito. 


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007. 


— CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES 


< “QCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR А 
TRANSAÇÃO. 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 


https://internetbanking .caixa.g ovbr/SIIBC/imprime_darf.processa 4⁄4 


у 4 7 
аве DARF ўве 
do pela INIRFB n° 736/07 Ма 
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/42/2018 
MINISTERIO DA FAZENDA цея 
NÚMERO DO CPF OU CNPJ E 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 14.407.626/0001-21 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 “CÓDIGO DA RECEITA ZÉGEEN 2089 
| DARE 05 NUMERO DE REFERÊNCIA ой a 
| DATA DE VENCIMENTO > 31/01/2019 
| — 
104 МОМЕ / TELEFONE 
| “ VIDAL CONSTRUTORA LTDA Ву VALOR ERIDOIRAE 470,30 
| | 08 VALOR DA MULTA 94,06 
| БАВЕ válido para pagamento até 31/05/2019 
| Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA 09 VALOR DOS JUROS E/OU 11,66 
| NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1025/69 É 
| 
! 40 VALOR TOTAL —| 576,02 а 


i 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias) 
Ny 
|ронебрумнолтеоно ll 


30/05/2019 11:07:39 


02 PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2018 
MINISTERIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 14.407.626/0001-21 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 
DARF 05 NUMERO DE REFERENCIA 
06 DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019 
| 0 NOME / TELEFONE 
|01 VIDAL CONSTRUTORA LTDA 07 VALOR ERINCIPAL 470,30 
| 
| 08 VALOR DA MULTA 94,06 
| DARF válido para pagamento até 31/05/2019 
! Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA 
1 NÃO RECEBER СОМ RASURAS O DU 02669. 11,66 
40 VALOR TOTAL 576,02 


F - A 
44 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente паз 1º e 2º vias) 


cWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 11:07:39 


1 


| DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração lg 
vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023. 


era azends-coyytpasEsesdassspsp 


30/05/2019 Iinte_rnet:::Banking-—-CAiXA 


САІХА 


Comprovante de agendamento de tributos federais 


Via Intemet Banking Caixa 


Nome: LR VIDAL CIA LTDA EPP 
Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7 
=== == 2 = = 
MINISTERIO DA FAZENDA 02- PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2018 
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL = == 
03- NUMERO DO CPF OU СМРЈ||14.407.626/0001-21 
= = — а 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04- CÓDIGO DA RECEITA 2089] 
DARF 
05- NÚMERO DE REFERÉNCIA 
— 
01- NOME / TELEFONE 06- DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019 
VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810 07- VALOR DO PRINCIPAL ] R$ 470,30 
š АТЕМСАО 08- VALOR DA MULTA R$ 94,06 
E vedado o recolhimento de tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor ||D9- VALOR DOS JUROS/ R$ 11,66 
total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione ENCARGOS DL-1.025/69 


esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos 
“subsequentes, até que o total seja igual ou superiora R$ 


0,00. 10- VALOR TOTAL R$ 576,02 


11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 
CEFIC 31052019 322900300000855 00463867 


== 


Identificação da operação: DARF ORLA COLARES 
Data de débito: 31/05/2019 
| Data/hora da operação: 30/05/2019 14:48:33 | 


r Las = 
Código da operacáo: 00463867 ] 
Chave de segurança: ZXHZ65HW7PWMRS1Y | 


Atencáo: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações 
financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia 


seguinte ao crédito. 


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007. 


— CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES 
С P9CORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE МАО COINCIDAM СОМ O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A 
IRANSAÇÃO. 


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. 


SAC CAIXA: 0800 726 0101 

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 
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Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano 
e Obras de 


Govarno се Estaño do Pará 


` Servigo de Ртојосе! 
ervigo do Protocolo ___ _ 0... o 

2 SEDOP, ` 
Ао: аа Ре ИИ masi 
Em ЮДА 193. ENT ў ~ “Забіпейе во Secretário Adjunto” ` + 


= o Њесабј ет, 23 A 
— ag. ма Чё Ө ла. ad а кеин 


A A УУ у ме tn 


А Пірі LA ЈСОРС зл] SERES SS 


оса Prondéngias. _______________-________ 
^ч, > oslos пне 


бум Маа veses É 
Desenvolvimento Urbano o 
e Obras Públicas 14 


2. PROTOCOLO 
pg ASYERNO DO ES 
Ofício n* 1143/2019-COPC/DIPLA/GAB Belém, 25 аа, STADO O PARA de 
Excelentíssimo Senhor Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 
Francisco Pedro Aranha de Oliveira no: 2049 15016 bh 
Prefeito Municipal de Colares A aaa 
Rua Dr Justo Chermont, s/n° - Centro Ў ў роб 119 Antea 


CEP: 68.785-000 — Colares-Pará ° Prptogolista 


Ref.: Convënio n° 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é “Construgáo do Palco e 


Quios qa Orla”. 
uiosques da Orla / EAN 


Assunto: Pendências da Prestação de Contas 1° parcela. + ama 205 i 
i За 
Senhor Prefeito, М 


Acusamos о recebimento das репаёпсіаѕ da Prestacáo de Contas, 
correspondente а 12 Parcela do convênio nº 091/2018, cujo objeto é “Construção 
do Palco e Quiosques da Orla de Colares”, Estado do Pará. Após análise da 
documentação encaminhada, ainda foram detectadas as seguintes pendências: 

> Retificar o Balancete Financeiro, pois os valores de débito e crédito 
encontram-se com divergência no valor informado, devido à falta do item 

saldo de R$ 1.374,90; 

у Aplicar imediatamente o valor referente aos rendimentos que se encontra 


em conta corrente e encaminhar o extrato da aplicação financeira; 


Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências 
acima, em um prazo máximo de 15/(quinze) dias úteis a partir do recebimento do 
presente ofício, para fins de aprovacáo, homologação e a liberação да 2º parcela. 


Certo de sua atenção, subscrevemo-nos, 


W 


MA 


/ 
| 
| 


Cordialmente, 


Eng Civil Benedito RUY Santos CABRAL 
CREA Б РА 
Secretário de Estado de esenvojfimento Urbano e Obras públicas 
/ 


ze 


Arnaldo Dopazo 8 Ра 
Secretário Aojunto de Obras Р sá gin «аа? 
Ў Я СА e 
Públicas SEDOP Travessa do Chaco n.2158 — Marco, Belém/Pa — CEP:66093-410 Em 3 бео? 


\ 


свог аз Сва 


~ 21/07/20 '9 SRO - Internet 


CORO» 
“ыва 200 \ 


DY136997859BR - Historico do Objeto Е, 


O horário nào indica quando а situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no 
caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega. 


Data es Situação _ A рака | 

b 019-06-28 [E CTCE BELEM - BELEM/PA _ [Objeto encaminhado 

18:16 incaminhado == а ACCOLARES - Colares/PA 

С ЈЕ CAXIAS - ы 

2019-06-28 bicio e а 

108:31 - — — 

| aminhado para CTCE BELEM „ЕМА 

p 019-06-27 AGF DUQUE DE CAXIAS - Objeto postado após o horário limite da 
[15:44 BELEM/PA “Junidade 


sro.micropost.com.br/consulta.php?objetos=DY 136997869BR 1А 


есаб siu 1 
Desenvolvimento Urbano © O vs 
e Obras Públicas 


TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 


Ao dia 01/08/2019, procedi ás juntadas aos autos deste 


processo, cujos documentos estáo protocolados sob o número 2019/334355, qual 
passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente 
termo, que vai por mim assinado. 


Belém, 01 de agosto de 2019. 


z 


€ R. Cardoso 
TGP/ Contador n°. PA- 020665/0-4 


DOCUMENTO 


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 


PROTOCOLO 


Espécie 


Data 


Número Data 


Número do Protocolo 


orício 


12/07/2019 


110/2019 15/07/2019 


2019/334355 


MOVIMENTO DO PROCESSO 
Data 


Data 


Andamento 


15/07/2019 


Andamento 


ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
PODER EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO 


Ofício n° 110/2019-GP 
Colares/PA, 12 de julho de 2019. 


A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E OBRAS 
PÚBLICAS DO ESTADO DO РАВА - SEDOP 

Senhor Secretário 

Benedito Ruy Santos Cabral 

Secretário do Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas 


ASSUNTO: Resposta ao Oficio 1143/2019/COPC/DIPLA/GB, REF.: Ao convénio n° 091/2018 
cujo o objeto é “Construgáo do Palco e Quiosque da Orla de Colares” 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, já qualificada nos autos do Convénio em 
referência, vem, em resposta ao Ofício, fazer juntada dos seguintes documentos: 


I-”BALANCETE FINANCEIRO” ATUALIZADO СОМ OS VALORES DE SALDO 
APLICADOS EM CDB/BANPARÁ 


П — CÓPIA DO “EXTRATO DA APLICAÇÃO FINACEIRA” DOS RECURSOS 
REMANESCENTE EM CONTA. 


E: PAGTOCO = 
Ey 99 É ве BARÁ 
SEDOP Secreiáfia de estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras 
| Públicas 


20191 22155. _ 


emis/OY іа 


Cordialmente, 


СУОЛ 


Prefeito Municipal de Colares 


2-0/029910 Vd oU DYO - VHOCVINOO VdIDINNI ошаазча 
узоячуя SINDIHAON VIVIAN „РЕЈ SY Зя OOSION 7 


$a 


ИТЛЕ 


(чанлоэзч У / оантооз) одтуз|________ 
баця SSN 


OGIHIOD3Y 554 | 
AAA 001134 484! 
L9'2€9'6 $H оаінлоэзч SSI| }9'/Є9`6 $Y 001.138 SSI 
Z9'bLL'£8L $a 


Іо] 


(dSVOd о шоо opiooe ap esədsəp 
ep еголпјеџ ер obipoo о Jeooads3) 


VS34S30 VO VZIANLVN 


S3YVW109 за туда ома VANLIIAIAA “IANINIANOO 
запозого з оэлуч Оа OYÍNYISNOI V WO9 VIJO VA OYÓVZINVIYN :8L0Z/L6 «М OINJANOS 


ОЧІЗЭМУМІ- ЗІЗЭМУЛУЯ 
Ш OX3NV 


SIYV109 30 луаомпи VANLIIAIAA 
уыуа оа оаў1594 


. Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A. 


Ba npará Agéncia 0039 - Conta CDB 0005441153 


Movimentações CDB 


Período de 09/07/2019 á 11/07/2019 Governo 
Data Орегасао Таха Fator Dia Valor Saldo Saldo Anterior 
10/07/2019 Aplicagáo CDI 0.00020927 R$ 1.374,90 R$ 1.374,90 R$ 0,00 
Saldo Total R$ 1.374,90 
Saldo Bloqueado R$ 0,00 
Saldo Disponível R$ 1.374,90 
RESUMO DO PERÍODO 
Saldo Anterior R$ 0,00 
Aplicações R$ 1.374,90 і 
Resgates R$ 0,00 
Imposto de Renda R$ 0,00 
CPMF R$ 0,00 
Rendimento Bruto R$ 0,00 
Saldo Atual R$ 1.374,90 
CONS_CDB - Usuário: E37141 Emissáo em: 11/07/2019 11:05:31 Página 1 de 1 


Secretaria de 
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e Obras Públicas PARA 
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224. ESTE) Tre Munic ре, 
=: 


Em, 8 © 2015 É 
“as 68: 4+ 5. 
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І de Cela res / Га, 5 Р soma 274 
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SEDOP, 
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PARECER N° 56/2019/COPC Zoo. 


РВЕЗТАСАО DE CONTAS PARCIAL сећа 9/3 
y 
N £ 
PROCESSO: 2018/507222 === 


NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONVÊNIO: Nº 91/2018 | 
CONCEDENTE: SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS-SEDOP 


CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA 


Trata-se da análise da Prestação de Contas parcial referente à 1º parcela do 
Convênio nº 91/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Colares, em 
conformidade com o objeto, protocolada nesta SEDOP, sob o nº 2018/507222, do dia 
12/11/2018. 

FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 

A prestação de contas, correspondente a 1º parcela do Convênio nº 91/2018, 
cujo objeto é “Construção do Palco e Quiosque na Orla de Colares/PA”, tendo sua 
vigência estendida até 21/12/2019, conforme demonstrativo dos Instrumentos abaixo: 


Instrumentos Publicação Data da Publicação | Período de Vigência 
Convênio | DOE Nº 333.644 26/06/2018 — 26/06/2018 a 26/12/2018 
1º TA DOE Nº 33.773 04/01/2019 | 26/12/2018 а 24/06/201 y 
2° TA DOE N° 33.902 25/06/2019 | 24/06/2019 a 21/12/2019 і 


ORIGEM DO RECURSO 

O valor global do Convénio é de R$ 550.720,67, sendo que o valor de R$ 
500.000,00 será repassado pela Concedente em trés parcelas, cuja 1? no valor de R$ 
175.000,00, e as demais, 2? e 38 parcelas no valor de R$ 162.500,00. Já pela 
Convenente será depositado R$ 50.720,67 em trés parcelas, cuja 13 no valor de R$ 
17.752,23, e as demais, 22 e 3º parcelas no valor de R$ 16.484,22, repassado a título 
de contrapartida, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de 
trabalho. 

A Prefeitura Municipal de Colares realizou a Licitacáo na Modalidade Tomada de 
Preços n° 01/2018- PMC para contratacáo de empresa responsável pela ехесисао da 
obra objeto do convénio, tendo como vencedora a Empresa L. R. VIDAL 
CONSTRUTORA EIRELI EPP, sob o contrato nº 0034/2018-SEMSUL/PMC, , no valor 
de R$ 539.469,21, havendo diferença entre o valor do convênio e o valor do contrato 
de R$ 11.251,46. O contrato foi datado e assinado dia 26/07/2018, com vigéncia de 
240 dias. 


COPOS 


А olha, 2 


QUANTO AO ASPECTO TÉCNICO (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 
EXECUCAO DA OBRA) o 


Foi apresentado o Relatório da Obra em andamento e registro fotográfico, em 


visita técnica realizada no dia 06/05/2019, pelo Fiscal do convênio. Engº. Marcos 
Vinicius Azevedo, CREA по 10.805-D-PA, atestando 37,97%, dos servigos executados, 
tais como: 

Serviços Preliminares — 14,49% 

Movimentação de Terra- 2,40% 

Fundações e Estruturas- 14,18% 

Paredes e Painéis — 3,01% 

Cobertura- 1,90% 

Revestimentos — 1,99% 

% EXECUTADO = 37,97% 


QUANTO AO ASPECTO FINANCEIRO (EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA) 

De acordo com o Plano de Trabalho, foi repassada à conta bancária específica 
para execução do convênio, pela concedente, no dia 28/06/2018, o valor de R$ 
175.000,00, e no dia 20/06/2018, pela convenente, o valor de R$ 17.752,23, a título de 
contrapartida municipal, totalizando o valor de R$ 192.752,23, referente à 1º parcela. 

A movimentação financeira do recurso foi demonstrada, através da conta 
corrente nº 0005441153, Ag. 0039 — BANPARÁ, conforme extratos bancário e de 
aplicação financeira, no período de 20/06/2018 a 22/02/2019, às fls. 41 a 48, 107,108 e 
211, com total de rendimentos no período de R$ 1.374,90, em 22/02/2019, não 
restando saldo do Convênio, de acordo com a Conciliação Bancária apresentada à 
1.138. 

A Empresa apresentou as Notas Fiscais abaixo, totalizando as despesas по 
valor de R$ 192.752,23. 

е NF 69- R$ 80.000,00 


TABELA 01 

DOC CONTÁBIL DATA Гв _ 
NOTA FISCAL N° 69 23/08/2018 | _ FL. 105 
NOTA DE EMPENHO 20080019 20/08/2018 FL. 19 
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23080003 23/08/2018 | 2 FL.18 
ORDEM DE PAGAMENTO 24080008 24/08/2018 | _ FL.17 
PAGAMENTO(TED/CH) 24/08/2018 _ | ME 
RECIBO 24/08/2018 | FL. 102 
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 23/08/2018 — Fls. 111 а 113 
ISS, INSS - | Fls. 38 е 39, 192 
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BALANCETE FINANCEIRO 


Prefeitura Municipal de Colares 
CONVÉNIO N° 91/2018 
12 PARCELA 20/06/2018 a 22/02/2019 


RECEITA DESPESA 
Concedente 12 parcela R$ 175.000,00 
Convenente 12 parcela RS 17.752,23 


TOTALA R$ 192.752,23 [TOTALA R$ 192.752,23 
Aplicação Financeira R$ 1.374,90 


Saldo Aplic. Financ. 1.374,90 


TOTAL В 
TOTAL А + В 


Diante da análise foram encontradas inconsisténcias, sendo notificada via ofícios 
n° 225/2019, de 15/02/2019, n° 949/2019 de 23/05/2019, e n° 1143/2019 em 
25/06/2019, as quais foram atendidas através dos processos n° 2019/125584 em 
21/03/2019 e n* 2019/334355 em 15/07/2019. 

Após análise documental, financeira e contábil, considera-se REGULAR a 
Prestação de Contas da 1º parcela, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 733/2013, 
Art. 16, | e ІІ, Resolução nº 18.857 /2016 — TCE, ao qual encaminhamos ao Núcleo de 
Controle Interno e posterior envio ao Senhor Secretário para fins de aprovação e 


homologação. 


É o parecer. 
Belém, 01 de agosto de 2019. 
FN Е ' ` ` 
+ É aza е5 a 


R. Cardoso Cássia Regina Santana Reis 
TGP- Contador PA- 020665/0-4 Coordenadora de Prestacáo de Contas 


PARECER МОСОІ М? 054/2019 


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL — 12 PARCELA 


CONVÉNIO N° 091/2018 


PROTOCOLO Nº: 2018/507222 

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
Nº. CONVÊNIO: CV. Nº. 091/2018 - SEDOP 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 PARCELA 


* 


Secretaria de 


Desenvolvimento Urbano GOVERNO DO 


e Obras Públicas 


OBJETO: URBANIZACAO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA. 


VIGÊNCIA: 21/12/2019 — 1º TERMO ADITIVO. 
VALOR TOTAL CONVÊNIO: R$ 550.720,67 


VALOR CONCEDENTE: R$ 500.000,00; 12 Parcela R$ 175.000,00 e 22 R$ 162.500,00 e 32 R$ 162.500,00. 
VALOR CONVENENTE: R$ 50.7205,67; 12 Parcela R$ 17.752,23 e 22 R$ 16.484,22 e 3º R$ 16.484,22. 


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 


RESOLUÇÃO Nº 18.857 - ANEXO | 
COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO 


VERIFICAÇÃO 


s 


АРВЕСІАСАО 


DE RESPONSABILIDADE DO CONCEDENTE 


1 - Cópia do Termo de Convénio e, se houver dos termos aditivos, | _ 


- Cópias Fls. 56-61. 


[acompanhados das respectivas publicações; x 
2 - Plano de Trabalho e o Orçamento Base se for o caso; - Cópia Fls 51-55. 
x 
3 - Relação das Notas de Empenho e das Ordens Bancárias referentes ao Cópias: 2018NE01281, 
repasse dos recursos ao Convenente, contendo número, data e valor, na 20183102444 е 
forma do Anexo ll; x 20180801339 (Fls.79 ás 
81). 
4 - Parecer técnico emitido por servidor designado para realizar o 
acompanhamento e a verificação da consistência e compatibilidade do 
objeto conveniado com o executado no que diz respeito à adequação ао] X - Fls. 84-91-C. 
programa de trabalho, aos prazos, às condições estabelecidas no acordo e 
ao cumprimento do objeto do Convênio. 
5 - Parecer emitido pela unidade de controle interno, acompanhado da NÃO SE APLICA 
homologação da autoridade administrativa competente; 
6 - Relatório circunstanciado e documentação comprobatória das medidas 
administrativas internas e dos procedimentos adotados diante da hipótese NÃO SE APLICA 
de dano ao erário estadual; 
DE RESPONSABILIDADE DO CONVENENTE 
7 - Balancete financeiro, evidenciando os recursos repassados, a - Fls. 210 - Relatório de 


- nota fiscal; 


- recibo identificando o assinante e a sua funcáo ou documento 


contrapartida, os rendimentos de aplicação financeira, as despesas | X receita e Despesas). 
realizadas e o saldo recolhido, se houver, na forma do Anexo III; 

8 - Кејасао de pagamentos na forma do Anexo IV; i x - Fl. 99. 

9 - Documento comprobatório das despesas, em original, emitido por: - NF 69 fls. 14, recibo 1.102; 
a) pessoa jurídica: е - МЕ 76 #5.20, recibo fls.101; 


- NF 82 #5 27, recibo #5 104; 
- NF 84 fls 33, recibo fls 103. 


ЕГ, 


Desenvolvimento Urbano GOVERNO DO 


e Obras Públicas = a 
6) 

equivalente que comprove a quitação; AN 
b) pessoa física: Folha. 34 9 | 
- nota fiscal avulsa e recibo de quitacáo; le | 
10 - Cópia integral dos processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de Z 
licitação ou, ainda, da cotação de preços quando se tratar de ente de | X 
direito privado sem fins económicos; 
11 - Cópia da documentacáo comprobatória dos recolhimentos *NF 69: 
correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos -GPS a compensar fis 196; 
pagamentos; -ISS FLS 38,39; 

*NF 76: 

-GPS a compensar fis 189; 

x -ISS FLS 22,23; 

*NF82 

-ISS FLS 23,29; 

-GPS a compensar fis 168; 

-DARF (IMPOSTO DE 

RENDA) 15 198-203. 
12 - Planilha orçamentária discriminando todos os serviços, quantidades e -PLANILHA ORCAMENTÁRIA 
preços, bem como os boletins de medição utilizados para realizar os - FLS 32-33 — Volume 1. 
pagamentos, se o objeto do convênio se referir a obras e serviços de х -19 BM, FL 111-113; 
engenharia; -2º BM FI. 116-118; 

-3º BM Fl 121-123; 

-4º BM Fl 126-128. 
13 - Termo de Aceitacáo Definitiva da obra, se o objeto do convénio se NÁO SE APLICA 
referir a obras e serviços de engenharia; 
14 - Extratos da conta bancária aberta especificamente рага - Fls. 41-48, 107-108 E 211, 
movimentacáo dos recursos conveniados; x 
15 - Conciliacáo bancária; x - Fis. 138. 
16 - Comprovante da devolução do saldo, se houver; NÁO SE APLICA 
17- Relatório de ехесисао e cumprimento do objeto conveniado, com - Relatório de execução FI. 
análise comparativa entre as metas propostas e os resultados alcançados, 131-132 E 140-141 e de 
relatando, inclusive, as ocorrências identificadas durante a execução; х Cumprimento do objeto ЕІ. 

139. 
18 - Relação dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente о NÃO SE APLICA 
valor da contrapartida, se for o caso; 
19 - Comprovante atualizado de endereço do convenente e do seu - FLS 09. 
responsável; 
20 - Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se for o caso, - FLS 98. 
na forma do Anexo V; 
21 - Comprovação da incorporação ao patrimônio do convenente dos bens NÃO SE APLICA 
adquiridos, produzidos ou construídos; 
22 - Relação dos treinados, capacitados ou dos beneficiados diretamente NÃO SE APLICA 
pela execução do convênio, se for o caso. 


Secrotaria de A е 
Desenvolvimento Urbano GOVERNO БО" 2. 
e Obras Públicas ~ Су 
ANÁLISE DOCUMENTAL E FINANCEIRA 
VERIFICACAO s N N/A APRECIA 
- Os Relatórios estão preenchidos corretamente, assinados e 
identificados pelos responsáveis da Unidade Executora e da x 
Ехесисао. 
-QUANTO А LICITAÇÃO: 
- Os valores licitados estão compatíveis com as modalidades х 
aplicadas. 
- Constam as Cotações de Preços assinadas e datadas ет NÃO SE APLICA 
Convênios com Entes de direito privado sem fins lucrativos 
- O contrato com a empresa vencedora está datado, assinado - Contrato Fls. 65-72; 
pelas partes e publicados. x Publicacáo FI. 75. 
- QUANTO AOS PAGAMENTOS: 
- Está identificado o número do convénio na Nota Fiscal. Consta - NF 69, ATESTADA PELO 
certificação de execução de servicos e/ou atesto de FISCAL - FL. 105; 
recebimento dos materiais. As notas fiscais foram emitidas no - NF 76, ATESTADA PELO 
período de vigéncia do convénio. x FISCAL- FI. 20; 
- NF 82, ATESTADA PELO 
FISCAL- FLS 27; 
- NF 84, ATESTADA PELO 
FISCAL- FLS 33. 
- Constam Boletins de Medição datados e assinados (quando se - BM 01 - Різ. 111-113; 
tratar de Obras) - BM 02 - Fls. 116-118; 
x - BM 03 – Fls. 121-123; 
- BM 04 — Fls. 126-128. 
= Constam Recibos datados e assinados referentes às Notas| у - Fls. 101, 102, 103 e 104. 
Fiscais аа E 
- As datas dos Cheques/ TED'S / Ordens Bancárias são - TED fls.15-16 - R$ 80.000,00; 
posteriores à homologação das licitações e correspondem aos - TED fis. 21-22 - R$ 77.330,00 
lançamentos nos Extratos Bancários. e 4.070,00; 
- TED fls 28-29 - R$ 29.784,59 
e 1.567,61; 
- TED fls 34 – R$ 0,03. 
x -0B24080008 — 24/08/18 FLS 
17; 
- 0B24090010 — 24/09/18 FLS 
24; 
- 0B11100001 - 11/10/2018 
FLS 30; 
- 0B5110001 — 05/11/2018 
FLS 35. 
- Os pagamentos foram efetuados no período de vigência do 
convênio. x 
- Os recursos foram recebidos e movimentados na conta - BANPARÁ AG.0039, Conta 
especifica. Os dados do(s) extrato(s) bancário(s): banco, х Corrente 5441153. 
agéncia e conta, conferem com os da ordem bancária. і. 
- Os recursos transferidos foram aplicados по mercado x 
financeiro. 
- Os rendimentos das aplicações financeiras foram aplicados по NÃO SE APLICA 
objeto do convênio. 


* 


Secretaria де Ў” 
imento Urbano GOVERNO DO 
e Obras Públicas 
- QUANTO A ANÁLISE TÉCNICA КӘ SN 
- O Relatório técnico aprova a execução física do objeto. x - Fls. 84-91-C. ша 
olha. 27 
- Consta percentual de obra executada. | X | - 37,97% as fis. 85 ПОЕ. 


РВЕЅТАС̧АО DE CONTAS PARCIAL – 12 PARCELA 
CONVÉNIO N° 091/2018 


Senhor Secretário, 


Trata-se de Parecer de Prestação de Contas da 12 Parcela do Convênio nº. 091/2018 - 
SEDOP celebrado com PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, cujo objeto é a Urbanização da Orla com 
a Construção do Palco e Quiosques, na sede do município. 

A Convenente protocolou a prestação de contas sob o nº. 2018/507222, datado de 
12/11/2018. 

O Convênio nº. 091/2018 — SEDOP está vigente até 21/12/2019 ás fls. 64-A-64-C (22 
termo aditivo). Seu valor global é R$ 550.720,67, sendo R$ 500.000,00 de responsabilidade da 
concedente e R$ 50.720,67, referente à Contrapartida da convenente. 


DA LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DA CONVENTE: 


O Convenente procedeu a Licitação na Modalidade Tomada de Preço Nº. 001/2018- PMC, 
tendo como vencedora do certame a L.R. VIDAL EIRELI-EPP (Contrato Nº. 069/2018-РМС), pelo valor 
de R$ 539.469,21, datado em 26/07/2018, com prazo de execução até 21/12/2019 (2º TA), havendo 
uma diferença entre o Valor Conveniado e o Valor Contratado de R$ 11.251,46, que deverá ser 
devolvido para a conta da SEDOP na Prestação de Contas Final. 


DOS VALORES APORTADOS: 


A Concedente repassou a 12 Parcela - no valor de R$ 175.000,00, conforme Nota de 
Empenho 2018NE01281, Nota de Lançamento 2018М102444 e Ordem Bancária 20180B01339 (15 79- 
81). A Convenente depositou a Contrapartida no valor de R$ 17.752,23 - 1º parcela, de acordo com o 
extrato bancário anexado aos autos, FL. 76. 


DA ANÁLISE DOCUMENTAL FINANCEIRA E CONTÁBIL - COPC 


A COPC analisou a prestação de contas e solicitou ao Convenente através dos 
OFÍCIOS nº. 225/2019 de 15/02/2019, fls. 91-D-93, nº 949/2019 DE 23/05/2019, fls 134 e nº 
1143/2019 de 25/06/2019 providências para solucionar as respectivas pendências, nas quais foram 
atendidas através dos processos Ofº 29/2019 — GAB Nº 2019/125584 de 11/03/2019, nº 95/2019- 


W 


Pai И coveno eY ~ P 
e Obras Públicas 
ros rood о 220 
GAB Nº 2019/258452 de 31/05/2019 fls 137 e nº 110/2019-GP № 2019/334355 de 15/07/2019 fls um 
209. 


qu u. 
Posteriormente, а СОРС encaminhou o processo ао МОСОІ informando da й 
REGULARIDADE МА PRESTAÇÃO DE CONTA através do parecer nº 056/2019 COPC (fis 213-216). 


DA ANÁLISE TÉCNICA 


Analisando os autos, о fiscal do convênio Engº MARCUS VINICIUS ANGELIM DE AZEVEDO 
CREA Nº 10.805-D/PA designado através da port. nº 527/2018, 04/07/19 DOE Nº 33.651, emitiu 
Relatório de Vistoria da Obra acompanhado do Relatório Fotográfico as fls. 84-91-C, informando que a 
obra está em pleno andamento com 37,97% de serviços executados conforme planilha orçamentária, 
o atual fiscal, manifestou-se favorável à liberação da 22 parcela. 


QUANTO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 


A movimentação financeira demonstrada pelo Convenente encontra-se na conta corrente 
nº: 5441153 AG. 039 — Banco BANPARÁ em nome da PM COLARES obra de Urbanização da Orla com a 
Construção do Palco e Quiosques, na sede do município e tem como base Extratos Bancários de Conta 
Corrente e Extratos de Aplicação Financeira dos meses de 20/06/2018 a 22/02/2019 ás fls. 41-48, 107- 
108 e 211, conforme transcrito abaixo: 


RECEITAS VALOR (R$) | DESPESAS VALOR (R$) 
Convenente 12 parcela RS 175.000,00 | NF.69 R$ 80.000,00 
Concedente 12 parcela R$ 17.752,23 | NF.76 R$ 81.400,00 
NF.82 R$ 31.352,20 

NF.84 R$ 0,03 

TOTAL R$ 192.752,23 | TOTAL R$ 192.752,23 

A лек —_= 
Aplicacáo no período 1? parcela RS 1.374,90 | Saldo aplicacáo financeira R$ 1.374,90 
[ Saldo da conta = 
Тота! R$ 194.127,13 Тота! R$ 194.127,13 


Em razáo disso, restou comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e a 
movimentação da conta bancária, isto é, restou caracterizado a verossimilhança da aplicação dos 
recursos na execução do objeto. 


DA ANÁLISE NUCOI: 


Após análise do NUCOI, foram constatadas a apresentação de todos os documentos 
necessários que compõem a prestação de contas. 


ema ~ 


mento Urbano GOVERNO DO = =. 


E ~ 
e Obras Públicas ее; / 
ИИИНИН ES 
CONSIDERACOES FINAIS — МОСОІ: x 
coma: 


O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará — ATO Nº 63 com redação 
do ATO Nº. 72 de 22/09/2015, Art. 142, 8 1º, dispõe: “Havendo necessidade, as medida 
administrativas internas, previstas no art. 149, 8 1º, deverão ser tomadas dentro do período referido 
no caput deste artigo, respeitando-se o prazo de remessa ao Tribunal”. 

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos COMPROVAM a 
verossimilhança da aplicação dos recursos para as quais foram concedidos, bem como a realização do 
objeto do convênio, estando a Prestação de Contas da 12 parcela do referido convênio em 
CONFORMIDADE. 

Ante o exposto, este NUCOI opina pela APROVAÇÃO da prestação de contas de 12 
parcela que deve ser apreciada pelo Sr. Secretário. 


Recomenda-se encaminhar aos autos para DIFIN / COPC, para informação da 
disponibilidade orçamentaria quanto a liberação da 22 parcela do convênio e o 
Cadastramento da Homologação da Prestação de Contas, no Sistema Integrado de 
Administração Financeira para Estados e Munícipios — SIAFEM/PA, conforme estabelece NT 
Nº 01/2013 — SATES/DICONF — SEFA. 


Belém, 21 agosto de 2019. 
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mento Urbano GOVERNO DO 
e Obras Públicas 


POR TODO O PARÁ 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE CONTAS — 1º PARCELA 
CV Nº. 091/2018 — SEDOP 


CONVÊNIO Nº. 091/2018 — SEDOP 

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA. 
MUNICÍPIO: COLARES / PÁ 


O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, no uso de suas 
atribuições conferidas por Lei. 

Considerando o Parecer Nº 054/2019 - Núcleo de Controle Interno - Prestação de 
Contas da 1º parcela do Convênio nº 091/2018 SEDOP; 

Considerando o Relatório de Vistoria, Relatório Fotográfico e Laudo do fiscal 
responsável pelo convênio designado pela SEDOP; 

Considerando a Lei Complementar Nº. 081/2012 - TCE, Art. 56, Il: 

— “. Regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 
demonstrativos contábeis, a legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia dos atos de gestão 
do responsável, bem como o atendimento das metas e objetivos previstos nos instrumentos de 
planejamento. 


RESOLVE: 


I - Homologar a Prestação de Contas da 1º parcela do CV. Nº. 091/2018 de forma 
REGULAR, atendendo ao parecer do МОСОІ, fls. 217-221, para liberação da 2º parcela. 


